ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು" 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


1294 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ 


(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) 
23.09.2021 
ಮಾನ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


[) 


3 
ಸಂ. 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಈ ಕಾಷೇಕ `ನೀರಾವಕ್‌ನನವ್‌ ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ನೇಶ್ನರಯ್ಯ ಜಲಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನನಾ ಮೆತ್ತು "ಮಧ್ಯಮ 


ನಿಗಮದಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿಗಟಿ. ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 
ಕಳೆದ 2 ವಷ ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; (ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ 
ವಿಭಾಗವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು). - 


ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 


ನೀರಾವರಿ)ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ 
ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿಗಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನದ 


— 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಏಜೆನ್ನಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು). ಈ 


ಆ) 18 ಕಾಮಗಾಕಿಗ್ಗಗ ಮಂಜಾರಾದ ಅನುದಾನವಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ೩೬ 2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ | 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ತಡೆ"  ನೀಡಿದೆ;| ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು). ಕೈ ಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯು ವಿಶ್ಲೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ 
ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇ) | ಆರ್ಥಿಕ "ಇಲಾಖೆಯ" ತಡೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ 

| ಮಾಡಲಾಗುವುದು; 
ಈ) Tಈ ಕಾಮಗಾರಗಳನ್ನು ಪಡಕರುವ 


ಉದ್ದವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
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c 
(ಗೋವಿಂದ ವ್ರ ಕಾರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ : 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿಶ 


ಅನುಬಂಧ-॥ 


(ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


2೦19-2೦ ನೇ ಸಾಅನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಇಡುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂತು, ಬೆಕ್ಕೂರು ಹೋಬಳ ಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಣ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಕೆ) ಕಾಮಗಾರಿ. ಈ 


0.೦೦ 


ವಿಭಾಗ.ಳಾನೀನಿನಿ, 
ಐಡಿಯೂರು 


ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ 


ನಂ 13, ಹೇಮಾವತಿ 
ಸಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ಸಂ 1೭. ಹೇಮಾವತಿ 


ಎಡಿಯೂರು 


ವಿಭಾಗ.ಕಾಸೀನಿನಿ. 

ಎಡಿ: ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ PR 
aE ಸಿನಿ. ನಂ 18. ಹೇಮಾವತಿ 


ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಚೇನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಯೋಸಿಯಟ್ಣ ಸಿಸಿ ರನ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


13.0೦ 


Jaishankar L. R 


SHIVAKUMARA P 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಖಾ ಹೋಬ ಹೊರೆಮಾವನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ವ | Ba 


ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ಅಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಲಳ ಟಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿಸಿ ” 
ರನ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಕೆ) ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ,ಕಾನೀನಿಸಿ, 
ಎಡಿಯೂದು 


ಹೇಮಾವಕಿ ನಾಲಾ 


ನೆಂ 13, ಹೇಮಾವತಿ 
ಸಾಲಾ ಉಪ ಪಿಭಾಗ 


10.00 


12.00 


10.00 


Sri. 


CHANDRASHEKAR 


AHS 


Nagendra 


T— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


002 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಅಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊಬಆ ರಮಾನಂದ ನಗರ (ಮೇಲಗಡೆ ಕೇರಿ) ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಣ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಈಕಾಮೆಗಿರಿ (ಉಲಿ) ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೊಂಬಅಯ ಜುಚ್ಟನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


20.0೦ 


Ne Nallaiah 


0.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


45.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣತಿಯಣ್ಣದೆ 


ಏಭಾಗ,ಕಾಸೀನಿಸಿ. 


ನೆಂ 13, ಹೇಮಾವತಿ 
ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬಜ್ಚಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಲ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ 
ಎಡಿಯೂರು 
a8 Malavalll DAI division 
Bannur 


No.1, Design Sub- 


division, stil 


Improvements to road & Drain in village Limit of Malliyur in Malavalli 
Taluk, 


5೦.೦೦ 


೦.೦೦ 


ನಂ 13. ಹೇಮಾವತಿ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಪೀಫಾಗುಶಾನೀನಿನಿ, ನಾಲಾ ಉಪ ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಬ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ KRIDL 
ಎಡಿಯೂರು 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ 


KRIDL 


Hombalaiahc.S 
Sathish 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರೆಗತಿಯಟ್ಣದೆ 


W 


ork Completed 


45.00 


Umesh 


mh M D&i division [Nos Design Sub- Improvements to road & Drain in village Limit of BG Purain Malavalli ಮ | 
Malavalli L Bannur division, Bannur 3 Talule. G. Mohith Work Completed 
[ Malavalli | p srdlvison Ma Deen Sb Improvements to road & Drain in village Limit of Ravani in Malavalli na] or p Work Completed | 
PA No.2, Investigation RR R - 
D&I 
1 SR Pattana ಹ division Sub-division, Improvements to road from Madarahalli village SC Colony to Smashana in S 18.00 18.00 Hombalaiah 1279 Worl Completed 
annur Kodiyala R Pattana Taluk 
D &l division No.2, Investigation Rf 
12 SR Pattana Bannur Sub-division, Improvements to road from Ganganur village in SR Pattana Taluk, 20.00 20.00 Abdul Mujeeb 17.32 Work Completed 
| Kodiyala | 
ನಂ.2 ವಿಸಿ P p ಗ್‌ 
lalavally ‘atavalli Divislon: ಖದಿಜಾ ನ Imrovements to 4th minor of 13t istry of HBC H.402.00 mtr ಜೆ 12. ‘ork complete 
| Malavall Malavall Division: | goon, semi h F 13th distry of HBC @ CH.402.00 [ 18.೦೦ 2.08 Work completed 


3 


4 ಅಂದಾು Y 
ಈ ತಾಲ್ಲೂನು ಪಿಭಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊಡ ಅನುದಾನ yep ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 4 5 | 6 s 2 
kes Malavally | Malavalli Division: | & imrovements to 6th minor of 13th distry of HBC @ CH.434.00 mtr soo 15.೦೦ Ravi LB 10.61 Work completed 
kd Matavally Malavalli Division: Ri Improvement to PO Channal In 9th KM of RBC of Sujjaluru Tank Eli 10.00 10.00 MS NAGARAIU 6.92 Work completed 
ಸಂ3 ಉಪವಿಭಾಗ, 
16 Matavally Malavalli Division: ಜಾರ na Construction of CC road & drain in Thalehalla village Malavally Tq 35.00 35.೦೦ Paramesh 25.38 Work completed 
ನಂ ಇಪನವಣ 
17 Matavally Malavalli Division: ಭಾರಶೀನಗರ Construction of CC road & dratn in Sahalli village Malavally Tq 15,00 15.೦೦ Paramcsh 11.17 Work completed 
Sl ವಿಹ improvements to road from Malavalll-Sultan road to connecting 7th distry of 
‘© | Malavally Malavaili Divisi ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಳಗವಾದಿ NaC (nell Brad ss 2೦.೦೦ SHASHANK AR 13.97 Work completed 
, ಸಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, i i I 2 
4 Malsvally | EDS ಸಃ ತ kk Construction of CC road & drain in SC ಹ of Ganaganuru viilage, Malavally 30.00 80.೦೦ & G Swamy 24.10 Work completed 
ನಂ. ಉಪವಿಭಾಗ, in i i 
[20 Malavally ci Division: ದ [Construction of CC road and ನ ಹ of Hoovinakoppl vilage, | 2999 | 2000 LB Ravi 14.53 Ns Work completed 
ನಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ನ | 
2 Malavally Malavalli Division: RS Construttion of CC raad and dratn in SC colony of N.G.Doddi, Malavally Ta 15.00 15.೦೦ DHANANJAYA K T 12.07 Work completed 
[ ಕಿರುಗಾವಲು 
೦3 ಉಪವಿಭಾಗ. # ಸ ¥ g 
22 Maddur Malavalli Division: A ಗ Improvements to road from ಗಿಕತತಪಗ8pura H.Hosur circle to S| Honalgere 75.00 15.0೦ SHASHANKAR | 43.99 Work completed 
ಭಾರತೀನಗರ village SC colony 
No.3 V.C. Sub 
23 SRP K.R.S. Division Division, Improvements to Road in Hanumanth Nagara village Srirangapatha taluk 5.00 5.00 Abhiram SA 0.00 Work rescended 
Pandavapura - 
No3 v.€3 sub Improvements to Road in SC Coleny Grevyyard Road in Madrahalli villa 
24 SRP K.R.S. Division Division. P Fy Wedd hs ಕ | 500 15.00 D Shivakumar 12.46 Completed 
F Pandavapura TRangapabNa at ol 
No.3 V.C. Sub Re | i 
2೮5 SRP K.R.S. Division Division. Improvements to Road & Boxdrain ಕ ಗ Agrabara village Srirangapatna | 20.00 20,00 K Marilingegowda 16.56 Completed 
Pandavapura K 
No.3 V.C. Sub 
26 SRP K.R.S. Division Division, improvements to Road & Boxdrain in Gowripura vitlage Srirangapatna taluk 10.00 10.00 Abhiram SA 6.99 Completed 
re Pandavapura N 
CNNL, VC Division PACKAGE-1,B) Construction of CC Box Drainage and C.C Road of K | 
27 ಬ Il p 
[= Maddur Mandya No MC Shetalii village SC Colony in Maddur Constituency 00 000 N,Channaials Work completed 
28 M CNNL, VC Division ನ PACKAGE 1 A).Construction of CC Box Drainage and C.C Road of K Khali 
laddur No1MC K f 50.00 0.00 Work completed 
| Mandya village SC Colony in Maddur Constituency 
CNNL, VC Division Construction of CC road and drain in SC colony ar Yadavanahalli vilage 
29 Maddur Man dya noo VC {Phase 13) in Maddur taluk, Nagamangala Constituency. 25.00 0.00 Puttatingaiah D 18.96 Work completed 
30 Man CNNL, V C Division Fo improvements of Mandya-Melukote road t0 Thandasanahalli road via 40.00 000 Shashank 28.37 Work completed 
F Mandya panakanahalli SC colony rond under CBC. § y bub £ OK compete 
st Mandya GNNL VC st nod vc Improvements ta Eachgere SC colony to Dananayakanapura village under KBR 0.00 Channaiah 33.00 Work completed 
32 Mandya CNNL. VC Division N03 VC improvements to LP road from Honagatli matta to Honagalli matta colony via 25.00 2.00 HB Sh Khar 18.60 Work leted 
Mandya ು: V.C canal under NMBC § ಸ bs K Orecomplets 
ತತ Mandya ರ nol vc Construction of CC road and drain to SC Colony in Bilaguli village under CBC 0.00 HC Siddcgowda 18.96 Work completed 
| | 
34 Mandya CAME UU nol vc Improvements to SC Colony in Mallanayakanakatte village under CBC .10.00 0.00 LA Revanth 6.96 Work completed 
3ರ Mandya CNNL, VC Division No! MC Construction of CC Road and Drain in SC Colony of Lokasara Farm village 15.00 000 MN Basuvaraju (1.55 Work completed 
p p! 
Mandya } under LBC 


— 
ತ್ರ ಪಿಭಾಗಃ ಅಂದಾಜು 
Ks ಕಾಮಗಾಃ! ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಗುತ್ತಿ 
[ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಥಾಗೆ ರಿಯ ತ್ರ 3 
‘ FS 3 —T— 1 CN = ಇ” 
ICNNL, VC Division improvements of Kottatti SC Colony road from Government Hospital road to A 
36 4 leted 
Mandya Mandya Nol VC Bannur main road via. Hebbare Beedi under CEC. 50.00 0.00 BT Sadashiva Work complete 
CNN v C Division NoiVc Improvements of SC Colony road Jonine Mandya y.yaralli main road under 10.00 000 Ashoka C Work completed 
CNNL, VC Division Improvements to road in Cauvery Nagar, Santhekasalgere judistiction, Mandya | 
38 
Mandya Mand Noi Vc taluk under 8Th distributory of CBC. 12.00 0.00 M Siddaraju Work completed 
CNNL, VC Division Improvements to road ftom chingiri doddi B-Hosahalfi road to Kalyan kumar R 
|] Monin | Mandya Nol VC § SC colony under CBC 10.00 0.00 Sri.Sandeshkumar Work completed | 
ICNNL, VC Division Improvements to road from Haniyambadi Cheeranahalli cross road 10 R 
40 
|*o] worse | Mandya Nol VC Chunchaiah and Boraiah land under CBC 20.00 0.00 Ravil,B Work completed 
al Mandya CNNL. VC Division Nol MC Improvements to road and drain from Kabbanahalli milk dairy to SC Colony K.S Navinayaka Work completed 
CNNL, VC Division Construction of Box drain in Cheeranahaili village from field man Madaiah R 
42 ೧ 
Mandya Mandya Noi MC house to Backside of Karimdaish house. 5.00 Aravinda HD 3.59 Work completed 
CNNL, VC Division Construction of C C Road and Box Drain in SC colony of Buduguppe Colony R 
43 
Mandya Mandya No 3 VC Maddur in Maddur taluk. Maddur Constituenc 30.00 KT Dhanjaya Work completed 
CNNL, VC Division PACKAGE-P2 19-20 B).Construction of C © Road and Box Drain in &C ” 
44 » 
Mandya Mandya No3 VC Maddur colony of Hallikere Village in Maddur taluk, Maddur Constituen 40.00 Kaitha K B Work completed 
45 Mandya ICNNL, V C Division No 3 VC Maddur PACKAGE-P2 19-20 A)Construction of CC Box Drainage and C.C Road of 0.00 Work completed 
Mandya Chamanahaili villaze SC Colony in Maddur Constituency - Batance work 
CNNL, VC Division Improvements to road connecting Ummadahalli village to Halla of 17th distry R 
| <6] Mandya Mandya N02 VC under NMBC 10.00 Ravi 7.61 Work completed 
ICNNL, VC Division Construction of CC road and drain in pura village from Govinda house to 
47 
|| Mandya Mandya Nol MC Rachaish house Venugopal 7.33 Work completed 
CNNL, VC Division Ny Improvements to road near Rangamma’s house in Garibi (SC) colony of 
| “=| Mandya Mandya No2VC Marakadadoddi village. Mandya Taluk. H B Puttaswamy 398 Work completed 
CNNL, VC Division Improvements to road connecting from canal to Thimaaiah's house of 
49 
|] Mandya Mandya No2VC Marakadadoddi village, Mandya Taluk. H B Puttaswamy 3.99 Work completed 
ICNNL, VC Division Improvements to road from Ramachadru's house to Kalamna in Beluru village ii. 
Mandya Mandya No2¥C (old) SC colony Mand. Rajanikantha 3.56 Work completed 
CNNL, VC Division Improvements to road from Sarojamma house to Kashi house in Beluru | 
Mandya Mandya No2VC village (new) SC colony Mandya Tirupala Work completed 
ICNNL, VC Division Construction of CC drain in SC Colony of Bevinahalli village under 8Th K 
೮೭ 
Mandya Mandya No2VC I Distributory of CBC D Brahmaiah Work completed 
ICNNL, VC Division Improvements to 4th B distry ftom Sunaganahalii Kolkarnadoddi putturi N 
೨3 K 
Mandya Mandya Not MC Venkatesh land to K M Doddi Malavalli sod 10.00 0.00 Ashoka C 7.20 Work completed 
54 Mandya NN Nol MC Improvements to Kabbanhalli Ambudkar Colony Siddapaji Samudaya Bhavan. | 10.00 0.00 T V Ramaksrishne 10.88 Work completed 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - Providing Community Irrigation to S.C People land { Boreweli, electrical 
ರರ ಶಾಲ್ಲೂಕು power, motor pump} Alenahafli vitlage, of K.R.Pet Taluk, coming under 9,99 10.00 
Dy.No.4} of HRBHLC. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ Providing Community Irrigation to §.C. People land ( Borwell, electrical 
56 ಅಾಲೂಕು [power , motor pump) Beeruvalti(Sakshibecdu) viflage , K.R.Pete Taluk, coming | 9.99 
W under Dy.No.41 of HRBHLC. 4 ನ 
_ _ C.R.Pat 3237 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ Providing Community Irrigation to S.C. People land { Borewell. electrical Krishna, C.R.Patna 
೮7 ಠಾಲೂಕು power, motor pump) Shakashi becdu village, K.R.Pete Taluk, coming under 
Ww Dy.No.41 of HRBHLC. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ Providing Community Irrigation to S.C People land ( Borewcll, electrical 
ತಾಲ್ಲೂಕು power , motor pump) Machavalalu village ,of K.R.Pe Taluk, coming under 
Dy.No.41 of HRBHLC. LL 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ Providing community irrigation fo SC people land Halenahally village KR 
ರಂ ತಾಲ್ಲೂಕು Pete {Drilling of Borewell and providing electrical connection } Taluk in survey 
W No.21/2,1416, 14 coming under Dy no. 39 of HRBHLC. Crarmicmura 1285 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


“ ಏಭಾಗ/ ಅಂದಾಜು [a ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ನ ಅನುದಾ: ಗೆಹಾರರೆ' 
ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಪಿಭಾಗ ಉಪವಿಫಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತ್ರ ಸ ಗುತ್ತಿ! [ದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
1 2 [S 4 K 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ Providing community irrigation to SC people land Kyathanahally village K R 
6೦ ಸ ಫೆಂ.ಹೇಮಾಪಶಿ No 4 HRBHLC wz |Pte (Drilling of Borewell and providing electrical connection } Taluk in survey 
F- ಬಲಮೇಲ್ಲಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ. ್ಣ LATE. 1314 ಮಗ sr ರಿ. 39 p LS . FE 
ವಿಭಾಗ. ಗೊರೂರು ದೊಡಳಾಡನೂರು roviding coramunity irigation to SC people land SingenaHally village py 
Wc ರ Pete (Drilling of Borewell and providing icctrical connection ) Taluk in survey | 10.00 10.00 Somashekar 3.95 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
No.48/p3.57/1 coming under Dy no, 40 of HRBHLC. 
ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೇಟೆ Providing community irrigation to SC people land Mandanagere village KR 
62 ಉಲೂಕ Pete (Drilling of Borewell and providing electrical connection ) Taluk in survey | 10.00 10.00 
ತ No.45/p2.coming under Dy no. 40 of HRBHLC. 
ಕಆರ್‌.ಪೇಟೆ Providing community irrigation to SC people land Mudanahaily vilage KR 
63 ತಾಲೂಕು Pete (Drilling of Borewell and providing electrical connection ) Taluk in survey 10.00 
i No.1 59/2.82,2.12,16,49/22.& 4 coming under Dy no. 39 of HRBHLC. Manjegowda 25.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ Providing community irrigation to SC people land Sakshiobeedu village KR is 
64 ತಾಲೂಕು Pete (Drilling of Borewell and providing electrical connection ) Taluk in survey | 10.00 10.00 
ಸ No.20/1 & 20 coming under Dy no, 39 of HRBHLC. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ Providing community irrigation to SC people land Honnenatally village K R 
5 ತಾಲೂಕು Pete {Drilling of Borewell and providing slectrical connection } Taluk in survey | 10.00 10.00 ್ಥ 
Ki No.20.20.148,20.32/1 coming under Dy no. 39 of HRBHLC. | _ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನೇಟಿ Providing CC road and drain from Chaluvaih house to Anganavadi and ; 
PE Badraiah house to kempaih house in Dudukanahalli village coming under dy no-| 2000 20.00. R Ashoken 0.00 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗ — 39 of HRBHLC. - 
61] ಕನರ್‌ಸೇಟೆ | Providing Electrification to Borewell to SC’s Agricultural land bearing ಸ pt Cc ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು survey No.71/1 in Dudukanahalli Village in K.R Pete Taluk y % 868 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - Fe ಣಿ (—, Aiding Electrificati i N A - 
yy ನಂ05 ಹೇಮಾವತಿ roviding Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂತ, ಸ ST Survey no:192/A in Alambsadikaval Village io ILRPet Taluk 195 195 C Nagesh 
| ಎಡದಂಡೆ ಹಾಲಾ wap ್‌ fe 
pe ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ವಧಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ PE Providing Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing 135 135 7 Vdyanathan 135 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇ Survey no:163/2 in Kabbulagerepura Village in K.R.Pet Taluk ಫೆ g ys 2 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ Improvements to Galigikere Sub Minor Under Galigekere Branch canal [= _ 
2 p ಈ EEE 8 65.00 | 6500 | AS.Praveenraj 65.00 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
SE ನಂ.3. ಹೇಮಾವಶಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ £ R 7 ” 
4 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Blectrification to Borewell to SC's agricultural land bearing 155 155 Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಕ್ಕೇರಿ survey no. 24/36 P2 in Kadamenasa Village in KR Pettaluk 
r ಸ್‌ ್ಥ ಸಂಖ ಪೇಯಾವೂಿ | ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 
ಮ ಕೈಅರ್‌ಸೇಳೆ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 1.20 1.20 Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು po ಕೃಷ್ಣರಾಜಸೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.72/3 in Hirikalale Village in K.R.pet Taluk i: 
ಸ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ಸಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 
3 | ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell toSC's Agricultural land bearing 140 140 Completed 
a ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಭಾಗ. ಕೈದ ರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.15 in Lingapura Village in K.R Pete Taluk 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವಶಿ 
A ಕೈಅರ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದ ನಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to 5C's Agricultural land bearing 120 120 Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.35/2 in Hirikalale Village in K.R Pete Taluk 
| ನಂತ. ಹೇಮಾನತಿ | ನಂ ಡೇಮಾನತಿ ~ 
35 | ಕಳರ್‌ಜೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 120 3 Completed 
[ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.92/4 in Margonahaili Village in K.RPete Taluk | 
್ಷ ನಂ.16 ಪೇಷಾವರ — 
36] ಕಲ್‌ ಪೇಟೆ ದತ Providing Electrification to Borewell to SCs Agricultural land bearing ತ Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪವಿಭಾಗ. ಕ್ಕೇ survey No.189/P2 in Koratikere Village in K.R Pete Taluk 
| SO Ns 


———— —— 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಹಾ ಅನುಜಾನ 


ಘ 3] ಇ | 


- ಕ್ಷಿಆರ್‌ಪೇಟೆ ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ p I fi I A N I land beari 
*ಅರ್‌್‌। ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ roviding Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bear ing K C Nagesh Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕಷ್ಣರಾಜಪೇಚಿ | ಉನವಿಧಾಗು ನಿಕ್ಕಂ survey No.23/BP1 in Annechaknahalli Village in KRpet Taluk 190 190 ಸಡಂ$ ಗಾಸಿ 
ನಂ.3, ಹೇಮಾಪತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ - K 
ಕಅರ್‌ವೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SCs Agricultural land bearing 165 165 Completed 
ತಾಲ್ಲೂ! ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.19/3 in Mandalikanahalli Village in K.R Pete Taluk 
ಕರ್‌ ಹೇಳೆ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ WN K K 
ಆರ fee ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 150 150 _ Completed 


ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಷೇರಿ survey No.89/10P2 in Chikkatarahalli Vilage in K.R Pete Taluk 
, ಕೃಷ್ಣರಾಜ , ತಿಕ್ಕ 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ಸೆಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ 


8೦ | ಕಆರ್‌.ನೇಟಿ Providing Electrificatton to Borewell to SC’s Agricultural land bearing Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಕ್ಕೇರಿ survey No.138/GA, 135/281, 136/P3 in Sasalu Village in K.R Pete Taluk p 
M _ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 
pe ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 


ಶಾಲ್ಲೂಕು 


ವಾಗ, ಕೃಷ್ಣಾಜನೇಟಿ | ರಾಮಮಧಾಗ. ಕಕ್ಕೇರಿ survey No.18/148 in Kilkeri Village in K.R Pete Taluk 150 | 150 - Completed 
wu Wl - 


BSS 
ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 

ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 

ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ 


ನಂ.3, ಹೇಮಾಐಪಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಶಾಲ್ಲೂಕು 


Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
survey No.74/1 in Vaddarahalli Village in K.R Pete Taluk 


Completed 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟಿ 


83 ಬ ಎಚದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to 5C's Agricultural land bearing Completed 
ತಾಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣರಜನೇಟಿ | ಉಪವಿಧಾಗ. ಕಕ್ಷೇಂ survey No.16/2 in Mandaleekanahalli Village in KR.pet Taluk 
A N * 
\- ನಂ, ಹೇಮಾವತಿ | ನಂ ಹಾಮಾವಂ 
84 | Bಅರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 


survey No.282/2 {in dammaningala Village KR.pet Taluk Completed 


i ] 
Providing Electrification to Borewell to SC‘s Agricultural land bearing 156 156 , - Completed 


survey No.109/P3 in yaladahalli in K.R.pet Taluk 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 

ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 
ಜಲ ಕಅರ್‌ವೇಟ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ky ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಸೇರಿ 
ನಂ.0 ಹೇಮಾವತಿ T 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇಲ 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ ಮ _ K R 
86 ತಾಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC s Agricultural Jand bearing 257 257 257 Completed 
| ಲ್ಜೂ; ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.105/P6 in Yaladahalli Village in K.R Pete Taluk 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾಚತಿ 
87 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to $C’s Agricultural land bearing Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ survey No.126/b2 in yaladahalli Village in K.R.pet Taluk omplete 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಣ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ urvey No. ¥: Ki “Kp! 
Tf ಕಲರ್‌ ಸಂ3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ | - | 
68 .ಆರ್‌.ನ ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 2.55 255 Completed 
ತಾಲ್ದೂಃ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಷೇರಿ survey No.105/P7 in yaladahalli in K.R.pet Taluk 
ಭಾಗ, ಜು; ಕಕ್ಕೆ 
ಸರ್‌ ನಂ, ಹೇಮಾದಕಿ | ನಂ ಹೇಮಾವತಿ ಮ ರ NE C Nagesh 
po Nak ಜು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell toSC's Agricultural land bearing 165 165 - 165 Completed 
ತಾಲ್ಲೂ; ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.93/P? in kallanakere in K.R.pet Taluk 
K; 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.0 ಹೇಮಾವತಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ 
೨೦ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ತಾಲ್ಲೂಕು 


ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 


Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearin 
ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ 8 gr 3 
ಉದವಿಧಾಗ್ಲ. ಕಕ್ಕೇರಿ survey No.2 in kallanakere in K.R.pet Taluk 235 2.35 235 Completed 
ML SN SN | 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 


— 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಕ.ಅರ್‌.ವೇಟೆ ದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡಬಂಡೆ ನಾಲ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.286 in dammaningala Village in K.R.pet Falul 
ರ ಹಟ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಪೇಮಾಪತಿ 
62| ಕಳರ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ survey No.16/3 in Mandaleekanahalli Village in K.R.pet Taluk 
4 ಟೆ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ [elo ಹೇಮಾವತಿ 
ಅ3 "ಅಡ್‌ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 


ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಕ್ಲೇರಿ survey No.95/P28 in K.Hosahally Village in Channarayapatana Taluk 
ki 


2.50 


| 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು 


ನಂ.3. ಹೇಮಾಪತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 


ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 


ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ 


survey No.94/1, iu Thenginaghatta Village in K.R.pet Taluk 


Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 


N B Krishnamurty 


2.00 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


ನಂ.0 ಹೇಮಾವತಿ 


WT 


Completed 


Completed 


Completed 


Work Under Progress 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ i ificati y i 
a) | | | | us | 1 | arabe | US | Onn 
“Hee | soos ನಂ ತ 'ಮಾವತ ನಂ ಪೇ ಮಾವತ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
' ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕ್ಯ ನ್ಹರಾಜಮೇಟಿ ಉಪ; ದಿಧಾಗ್ಗ ಸಕೇರಿ survey No.103/1 in Lingapura Village in K.R Pete Taluk 120 120 Jayarama Nayak 120 Completed 
pS ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 7] " K A | 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೈಪ್ನರಾಜಸೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. ಚೇರಿ survey No.37/P2 in Madihalli Village in K.R Pete Taluk 150 B Krishnamurty 150 Work Under Progress 
a8 ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ ಸಂ ಹೇ ಮಾವಿ ನಂ ಪೇ ಮಾವ Providing Electrification to Borewell to SC’s Agricultural land bearing - 
ತಾಲಣ್ಲಕು ಭಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಂಪೇೆ ಅಪದಿರಾಗೆ eo survey No.73/2 in Teganahalli Village in KRpet Taluk 130 130 | BKrishnamurty 130 Work Under Progress 
ಕ.ಅರ್‌ಪೇ r ನಂ ೨ ಹೇಮಾವತಿ ನಂ ಹೇಮಾವತಿ providing Electrification to Borewell of SCpagricultura! Land bearing "1 
೨೨ ತಾಲ್ಲೂಕು Recession ಗ Survey no:1*166 in BB Kavalu a Village in K.R.Pet Taluk 2.30 2.30 B Krishnamurty 230 Completed 
[2 ಕೆ.ಆ೮್‌.ಪೇಟೆ ನಂ ha ಮಾವಿ ನಂಗ ಹೇ ಮಾಡಿ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
ತಾಲ್ಲಿನು | ನಾಗು ಕೃಷರಾಂನೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಕರಿ survey No.17/3 in Kiker! Village in K.R Pete Taluk 150 | 150 | BKrishnamurty 150 Work Under Progress 
61 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ § ನಂ ಹೇಮಾವು ನಂ ಹೇಮಾ ಈ Construction of box drain to Chikkalale tank sluice canal coming under D- 
ತಾಲ್ಲೂಕು ui; M 3 ನ್‌ WN ಮರದಲ ನಾ § 53 of HLEC. 4000 | 4000 Harish AV 40.00 Completed 
IR ೈಷ್ಟರಾಃ ಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕ 
ಕಆರ್‌ನೇಟೆ ನಂ.3, ಹೇಮಾವಸಿ ನಂ.0 ಹೇಮಾವತಿ R K | R K | | } 
102 ಲರು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ econstruction of pickup at Ch: 1500m of Chikkalale tank waste weir hall 15.00 15.00 Motoar Gopi 15.00 Completed 
ಇ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಳೇರಿ coming under D-53 of HLEC. _ 
103 ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ hs ಮಾವಿ ಸ ಸಾವ Reconstruction of of pickup at Ch: 2500m of Chikkalale tank waste weir T R | ' | 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಸನ್ಟರಾಜಪೇಟಿ ಉಪದಿಧಾಗು ರಿ hall coming under D-53 of HLBC. 15.00 15.00 DineshBabu KK 15.00 Completed 
104 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ I ನಂ ಹೇಮಾವತಿ ಸಂ ಹೇಮಾವ Connstruction of pick up across halla coming under D-54 of HLBC near 
IN ತಾಲ್ಲೂಕು Il i | ಪರಾಗ ಕಕ್ಕೇರಿ Hirilcalale village in K R Pet Taluk 1500 15.00 M. Mohan 15.00 Completed 


ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟಿ 


L 


ವಿಫಾಗ/ | ಅಂದಾಜು | I 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಿಫಾಗ _ R ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು 


ಉಪವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ 
2 3 ಎ ° 6 8 
ಕಾಮೇ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವಕಿ _ ನ | ' 
ಆ ರ್‌. i ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Construction of Coricrete road in Kikkeri SC Colony Coming Under D-47 of 70,00 70.00 BM Kiran 70.00 Completed 
ತಾಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಕಿಕ್ಕೇರಿ - HLBC 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.10 ಹೇಮಾವತಿ K 
ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ. ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Construction of Concrete road in Harirayanahalli SC Colony Coming Under Completed 
ತಾಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ " D-54 of HLEC 
ನಂತ. ಪೇಮಾವು ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
3 ಹೆ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ . Providing electrification to borewell of SC’agricultural land bearing survey 240 240 240 Completed 
ವಿಭಾಗ. ಕ ರಾಜಪೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, no.173 in SARANGI village in KRpettq § " 
ಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಿಜದೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - 
ಸಂಪ. ಹೇಮಾಪಃ | ನಂ ಹೇಮಾವತಿ \ ” 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜೆ ನಾ | Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 295 295 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, no.157, 137/1 in MALAGURU village of KRpettq * * 
Ws ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ K 
ನಂತ. ಹೇಮಾವಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ ] 
3. ಹೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲ್‌ | providing electrification to borewell of SC‘agricultural land bearing survey | 79 170 170 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಟರಾಜವೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, n0.116/2 in JAGINAKERE village of KRpet tq * * § 
” ಬಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟಿ - 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾಪತಿ . 
no ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC‘agricultural land bearing survey 150 150 150 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.6 in SHARALLI village in KRpet tq * ” ” 
Wi ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ನಂ3. ಜೀಮಾವಕಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
3. ಹೇಮಾವ: 
wm ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 230 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ ಉಪವಿಭಾಗ, no.166 in ALLAMBAD! village in KRpettq § 
'ವಿಧಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಷಂಡ ನ 
R ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ , 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ.3, ಹೇಮಾವಕಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾ ,| Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
12 ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಜಾಗ no.19/1A-P1, 19/1B-PA, 19/2 in BOMMANAYAKANALLI village in KRpet 1.55 1.55 155 
” ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ಕಿರ್‌ ಹೇಟಿ [1 - 
SN Krishna 
ನೆಂ, ಜಮಾದಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
3, ಹೆ 
13 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 2.20 
ತಾಲ್ಲೂಕು Wy “ಉಪವಿಭಾಗ, n0.17/8P, 17/8 in MANIGANALL! village in KRpet tq - - - 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ನೀಚ | 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವಕಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.3 ? . 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SCagricultural land bearing survey 1.80 180 1.80 
ವಿಭಾಗ ಕಮಾಜನೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, no.39, 1/2 in KUNDANALLI village in KRpettq - - - 
* ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ನಂ. ಹೇಮಾನತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.3. ಹೇ - . 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಡಡ ಣಾ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 169 160 1.60 
ವಿಭಾಗ, ಕ್ಷಪ್ಷರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.51/4, 465/P3 in SINDAGATTA village in KRpettq * * - 
ದ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ವಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 


ಉಪವಿಭಾಗ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing 5 


1e 


ವಿ 


ಮಿ: 


| ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 


ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ 


ಗಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜಬೇಟೆ ಸ 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಯಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಸಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


ನಂ.20 ಹೇಮಾಪಕಿ 
ಎಡದಂಡೆ 


Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 


Urvey 
10.26/3 in BHARTIPURA village in KRpet tq 20 ೩00 
1.5 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಉಪವಿಭಾಗ, n0.75, 72 in BHARTIPURA village in KRpet tg 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಜದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ಉಪವಿದಾಗ. 


no.83, 15P-16 in KAIGONALL1 village in KRpet tq 


El 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


0 1.50 
1.55 1.55 
60} 


2.60 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 


wo ಪೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಭಾಗ, ಕಷ್ಪರಾಣಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. no.125P, 32, 36 in MYLANALLI village in KRpet tg * > 
| ಸ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 
ಮ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
K ನಂ.3. ಹೇಷರಾರ 
pe ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agriculturai land bearing survey 220 2.20 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.04, 57 in GUDDENALL! village in KRpet tq 5 | § 
. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಃ ದವ 
i ಮೊದಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
_ 3, ಹೇಮಾ 4 
se ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾ ಜಸೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ. n0.41 in BILLARAMENALLI village in KRpet tq 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ SH 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 


BG 


2.00 2.00 |] 


122 ಹೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 150 150 
ಈಲ್ಲೂಕು - ವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ - ಉಪವಿಭಾಗ. 1 no.221/3 in K.R.PETE village in KRpettq 4 i 
I ಕೆ.ಆರ್‌. | 
T ಮವ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
p ನೆಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ a 
2 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ kd ಹ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC‘agricultural jand bearing survey 295 295 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷರಾಜಬೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.1 in B.B.KAVAL village in KRpettq x 
N * ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ವರ: ಹೇಮಾವತಿ ಸೆಂ,20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವಠಿ | 
i ಕೆ.ಅರ್‌.ಪೇಟೆ ¥ UE ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ಫಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. no.165 in MYLANALLI village in KRpet tg } 
ಸವ ಕ.ಅರ್‌.ಪೇಟಿ 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 


ರ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡಬಿಂಡಿ. ನಾಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricuitural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. no.76/2 in HUNSANALLI village in KRpettq 
- ಕಷ ಕಿ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ | 
ನಂ. ಹೇಹಾವಕಿ' ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
p ಸಂ, ಹೇಮಾವಕಿ _ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಡದ ಆಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲಳು ಉಪವಿಭಾಃ 1.50 1.50 


ಭಂಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


KE 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


no.146/p1 in NAGARAGATTA village in KRpet tq 


SN Krishna 


- 
| 


1.50 


U 


Completed 


ಅಂದಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊಡ ನುಹಾನ 
kc 4 
ಸಂತ ಹೇಮನ | 330 ಹೇಮಾವತಿ | 
127 | ಕಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, 0.78 in HALLASINALLI village in KRpet tq 
- ರ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ನಂ. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
3. ಹೆ 
26 | ಕಅರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ [Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 5 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಜು ಉಪವಿಭಾಗ. no.58 in MUDGERE village in KRpet tq § ” 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕಆರ್‌ವೇಟಿ , 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 
29 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC‘agricultural land bearing survey 165 1.65 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕಷ್ಟರಾಜವೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, . no.4 in RAYASAMUDRA village in KRpettq ” * 
"ಈ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ _ 
ನಂ. ಹೇಮಾವತಿ ಸಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
8೦ | ಕಆರ್‌ಹೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾ | providing electrification to borewell of SCagricultural land bearing survey 165 165 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.13/3P-1 in RAYASAMUDRA village in KRpettgq " ” 
ಸ ಸೃಷ್ಯರಾ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ . 
ನಂ. ಹೇಮಾವಂಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ |] 
at ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 180 180 
ತಾಲ್ಲೂಕು 2 ಉಪವಿಭಾಗ, no.7 in HEMMANALLI village in KRpettq * ಗ 
| ವಿಭಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
” ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ - g - 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಐಡದಂಡೆ ನಾ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 150 150 
Wy ಉಪವಿಭಾಗ, no.148 in B.B.KAVAL village in KRpet tq “ * 
ಭಾಗ, ಕೃಪ್ಪರಾಜಪೇಟೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ವಿಭಾಗ, ಕೃ 


ಲ 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಚೆ ನಾಲಾ 
ಸ್ಥರಾಜಪೇಟೆ 


(MN 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 


Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
no.46/P-18 in HOSAHOLLU village in KRpet tq 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 


1.80 1.80 
|| SN Krishna 


ನಂ.3, ಹೇಮಾಐತಿ § 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ [providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು i ಉಪವಿಭಾಗ, no.178/P2 in JAGINAKERE village of KRpettq 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕಆರ್‌ಪೇಟಿ p 
ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ. ಹೇಮಾವ: 
ಕೆ.ಆರ್‌.ೇಟಿ : ಎಡದಂಜಿ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ | Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು Wy ಉಪವಿಭಾಗ, no.8/9 block P134 in HARINALLI village of KRpettq 
ವಿಧಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕಲರ್‌ಪೇಟೆ | 
ನಂ, ಹೇಮಾವರಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.3, ಹೆ 
ಕ.ಅರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಜು ಉಪವಿಭಾಗ, no.2 in HUCHANALLY village of KRpet tq 
K ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕ.ಅರ್‌ ಮೇಟಿ 
ನಂ, ಹೇಮಾ | ನ೦20 ಹೇಮಾವತಿ . 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗ. ಕೃಪ್ಪರಾಜಪೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ, no.2 in HEMMANALLY village of KRpet tq 
: ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 


1.80 


Completed 


ಪಿಭಾಗೆ! ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫೆಸರು ಅನುದಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಉಪನಿಭಾಗ ‘ ಮೊತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 
3 4 5 


ನಂತ. ವಾ | 


ನಂ.20 ಹೇವಾವಶಿ 1 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ K 


ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ g Er 2.30 230 2.30 
S| ತು ದ ಕಪುರಾಜನೇಟೆ ಉಪವಿಭ n0.119/2B in MYLANALLY village of KRpet tq 3 
} ಧಾಗೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಹೇ ಕೆ.ಅರ್‌.ಸೇಟೆ 
ನಂತ, ಹೇಮಾ | ನಂ0 ಹೇಮಾವತಿ 
139 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದ ಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಥದಂಡ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 19 240. 210 
ತಾಲ್ತೂಕು ಏ deh ಪವಿಭಾಗ, no.6 in RAYASAMUDRA village of KRpet tq 
ಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ NN 
| & ಕೆ.ಅರ್‌.ಹೇಟಿ 
8 ನಂತ, ಪೇಮಾವರಿ | 3020 ತೇಮಾಪತ 
40 ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಎಜದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 425 125 125 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಬಾಗ. ಕಪ್ಷರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.16/15 in NAGARGATTA village of KRpettq 
ವಿಭಾಗ. ಕೈಣ್ಣರಾಜಪೇ। ಟರ್‌ ಹೇಲಿ 
ಕೆ.ಅರ್‌.ಹೇ . _| 
ನಂ.3. ಹೇಮಾವಶಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ | 
3 ಇವತಿ A 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ Me eBದcೆ 2% | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey " 
141 ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ N 1.70 1.70 1.70 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಬಾಗ, ಕಷ್ತರಾಜನೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, n0.49/1B of MANIGANAHALLY village KRpet tq 
K ಫೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 
F ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.3, ಪೇಮಾನ R 
42 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 180 180 180 
ತಾಲ್ಲೂಕು ೧ಭಾಗ. ಕೃಷರಾಜಖೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.99/200-{18 in HUBBANALLI village of KRpettq > 
ಖಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ಬೇಟೆ 
| ೦.20 ಹೇಮಾನ 
[ r ಕರ್‌ಡೇಟೆ ನಂ3. ಹೇಮಾಪಂ | ನ ನಾಲು ನ N 
143 ಕ.ಆರ್‌.ಪೇ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 1 gg 185 SN Krishna 185 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಲ ನ ಉಪವಿಭಾಗ, no.75/|-|1 in SANTEBACHALLI village of KRpet tq 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ : 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
_ —— J SS 
ನಂತ, ಹೇಮಾಷಕಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾಣತಿ - - 
ನಂ.3. ನ: 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ } ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewel! of SC'agricultural land bearing survey 
p ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 8 20 3.2 3.20 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ನಡದ ಉಪವಿಭಾಗ. no.16/123,16/13816/18 in NAGARGATTA village of KRpet tq 32 0 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಫ ಆರ್‌ ಹೇಟಿ 
ನಂ, ಹೇಮಾವತಿ ನೆಲ.20 ಹೇಯಾನತಿ 
45 ಈಳರ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜ ec | providing electrificatiori to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 17 170 170 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ. no.16/{14 in NAGARGATTA village of KRpettq 
Ws ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ 
ನಂ, ಪೇಮಾವರಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ Ke ಎಡಧಂಜೆ ನಾಲಾ providing electrification ta borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ y . 145 Vd th 1. 
Re RS iad ಉಪವಿಭಾಗ, n0.150/P1 in HUBBANALLI village in KRpet tq 14 4 TVdyanathan 45 


SN 


| ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


lL 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 4 ಎಡದಂಡೆ ಸ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing surve: 
3 ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 8 2 igri 8 y § } | 
ls ತಾಲ್ಲೂಕು R ದ ಉಪವಿಭಾಗ. n0154/P3.16/P-17 in NAGARAGATTA village in KRpettq 260 260 | Narashinmamurty |, 260 Corapleted 
iy ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ PM 2 
" ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ 
K .30 ಹೇಮಾವಃ ರ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂಸಿ, ಹೇಮಾವತಿ ರಾ Providing electrification to b il of SC'agricultural land bearing survey | 
ಆರ್‌.ಪಿ ಎಃ ಲ ಸರಲ roviding electrification to borewell of SC'agriculkura! land Gea survey ‘ 
ಈ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ K K th: KF 
4 ತಾಲ್ಲೂಕು ಮ ಉಪವಿಭಾಗ. 2021/3, 21/81, 21/A in MANIGANALLI village in KRpet tq 160 160 T Vdyanathan 160 Completed 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ 


| 


- - ———— 
[3 ವಿಭಾಗ! ಆಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
Ne 2] ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಗಿನ 
ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಫಾ ಭಾಗ ಕಾಪುಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುಬಾನ ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆ! ವೆಚ್ಚ 
+ 2 4 
ಕೆಆರ್‌ಹೆಣಿ : | ನಂತ ಹೇಮಾವತಿ SE providing el lof tural land b 
149 ss ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಬ ‘oviding electrification to borewell of SC'agricultural lan earing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಥಾಗು ಕೃಾಜೀಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. no.140, 163 in B.B.KAVALU village in KRpettq 23 Jsyaaina Nayak Completed 
"ಬ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 
r | ಸಂ2೦ ಹೇಮಾವತಿ ಣ್‌ 
ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
160| ಕಆರ್‌ಸೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲ್‌ | Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey pS 300 M 300 Corapleted 
ಪಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಪ್ಷರಾಜಬೇಟೆ ಉಪನಿಭಾಗ, no. 20/P2 in KJ.KODIHALL village in KRpet tq p ] Narashinmamurty p 
; A ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟಿ » £ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ. ಹೇಮಾವತಿ ps bocewbllae land IN 
151 ನೇ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ನಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural lan bearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು Pia ಉಪವಿಭಾಗ, no.179 in MALAGURU village in KRpettg 170 170 Jayarama Nayak 1.70 Completed 
ಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ ಹೇಮಾವತಿ bi |, - 
pe ನೆ ಎಜದಂಡೆ ನಾಲಾ pe Providing electrification to borewell of SCagricultural land bearing survey 
; ಕಾಲಿಕ | ್ಯಾಗ್ಯಕೃಷ್ಟವಾಂನೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. no.120/2, 120/1, 119/28 in MYLANALLI village in KRpet tq 240 210 | Jayarama Nayak 210 Completed 
4 ಕೆಆರ್‌ಪೇಟೆ id _| 
I ನಂ, ಹೇ N ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ Al 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ $2 ಎಡದಂಡೆ ನಾ |providi i “agri R Kk 
158 K ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ roviding electrification to borewell of SC'‘agricultural land bearing survey P R 
ಕಾಲ್ಗಳ | ಎಧ್ರಾಗ ಕೃ್ಯಾಂನೇಟ | ಉಪವಿಧಾಗ, n0.27/P1-P3 in OOCHANLLI village in KRpet tq 199. 190 |. BKrishnamurty 128 Completed 
್ನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ l — 
ke Fe Providing electrifi borewell of SC Iland b R Work und 
154 ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ roviding electrification to borewell of SC'agricultural lan earing survey ork under 
ಕಾಲಕು | "ವಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟ | ಉಪವಿಭಾಗ. n0.59/12 in BILLARAMENALLI village of KRpetta a4 177 | Jayarama Nayak 44 progress 
wi ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
0 | ನಯ ಹೇಮನ | ಕಮರ ಮ a 
Mal ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Ws Providing electrification to borewell of SC'agricultural lan. fearing survey 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಥಾಗ. ಕೃಷ್ಣಾಜನೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.14 in KATHARAGATTA village of KRpet tg 185 185 Jayarama Nayak 185 Completed 
3 kd ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
y RO ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ | 
156 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 140 140 M 140 completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಣ್ಣರಾಜಹಾಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. no.241/12 in KATHARAGATTA village of KRpet tg ” . Narashinmamurty p p 
SR ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಸಂ ಹೇಮಾವತಿ jks iii 
157 | ಕಲರ್‌ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 
ಕಾಲು | ವಾಗ ಕಷ್ಯಾಾಶೇಟ |  ಉಸವಿನಾಗ no.13.5 in UCHANALLI village of KRpet tq i Jayarama Nayalt 180 Completed 
£U ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ | 
PN ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
3. ಹೆ 
158] *ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲ್‌ | providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey 145 145 OM Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, 10.12 ,147 in NAGARGATTA village of KRpet tq ಥೆ Narashinmamurty p 
| ಹ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
್ಯ ಗ್‌ 
N ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ 
159 | ಕರ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ | providing electrification to borewell of SC'agriculturalland bearing survey 130 130 ‘M Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಧಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, no.18/f1 in NAGARGATTA village of KRpet tq & ” Narashinmamurty p' 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ FG ಎಡuoಡೆ 2 | providing electrification to borewell of SC’agricultural land bearing surve: K 
<l ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 8 gr! 8 y . 
ತಾಲ್ಲೂಕು uo ಉಪವಿಭಾಗ. 0.49/157 in SINGAPURA village of KRpettq 155 155 | Jayarama Nayak 158 Completed 
ಇ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
— - ಸಾಮಾ T 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ.3. ಹುವಾ | oe Providing electrification to borewell of SC‘agricultural land bearing survey M K 
ಅರ".ದುಿ ಡದ ಡೆ ಸಾ | pf pl 
‘6 ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. no40/22 in NARGONALLY village of KRpettq ೭20 220 | pgrashinmamurty 220 Completed 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ IN ” 


_ K ನಂ.20 ಹೇಮಾವತಿ | ' 
R ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ f 
ಕಆರ್‌.ಹೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ M 


ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ . Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 410 410 410 Completed 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. survey No.99/P22 in Jaginakere Village in K.RPete Taluk Narashinmamurty 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
163 K ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ » 
ತಾಲ್ಲೂಕು Min et ಉಪವಿಭಾಗ. Survey no:33/10 in Nargonahalli Village in K.R.Pet Taluk 3.00 3.00 ICN Puttegowda 300 Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ಆರ್‌ ಪೇಟೆ | 
೫ .ಆರ್‌.ಪೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಾಗ ಕಪರಾಜಪೇಟ | ಉಪವಿಭಾಗ Survey no:45/61 in nayakanahalli Village in K.R.Pet Taluk KN Puttegowda 3.00 Completed 
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1 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ವ ನ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ providing Electrification to Borewell of SCpagricultural Land bearing 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ 


164 
165 ಕ.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ ಎದದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ Providing Electrification to Borewell of SCpagricultural Land bearin 


8 
ಅಣ ಪವಿಭಾ peas ee 170 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜನೇಟಿ ಉಪವಿಭಾಗ | Survey no:81 in Sharahalli a Village in K.R.Pet Taluk 


1 ನಂ.30 ಹೇಮಾವಕಿ 


1.70 KN Puttegowda 170 Completed 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ 
1s6f ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ es RE | Improvementsio Leftside sluice canal of Hosaholalu Doddakere tank | 3000 | 3000 KN. Ravi 30.00 Completed 
ಜಿ ವಿಭಾಗ, ಕೃಪ್ಪರಾಜಪೇಟಿ y - 
| ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಕರ್‌ ಪೇಟೆ | | _ 
———— — _ 
ಹ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
157 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC’s Agricultural land bearing 150 150 1.50 Completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು survey No207/A, 159/1 in Bastihosakote Village in WRpetTaluk > ್‌ - 


| ವಿಭಾಗ, ಕೃಪ್ಧರಾಜಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ 


IR | 
T ಸಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ T ನಂ.23 ತೇಮಾನರ | ' — , [ 


168 ಕಅರ್‌ವೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ providing Borewell to SC’s Agricultural land bearing survey No.72/P1 in 135 135 135 
ತಾಲ್ಲೂ! ಏಭಾಗ. ಆರಾ | ಉನಾ ಬೂಕಿಸಕೆರೆ Mudugere Village in K.R.pet Taluk 
SN 
ಸಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ Providing Electrification to Borewellta SC's Agricultural land bearing 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ survey No.183/02-P2, 152/2P-P3. in Kabbalagere pura Village in KRpet | 180 1.80 180 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿನಕೆರೆ Taluk | 
| SN 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 1 ನಂ.23 ಹೇಷಾವತಿ 


7೦] *ರಶ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 120 120 120 
ತಾಲ್ಲೂಕು survey No.246/1 in Varahanathakallahalli Village in KR.pet Taluk " 


ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂರಕಿನಳೆರೆ 
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1 A 8 _ - 4 
§ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
1 | ಕಆರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದರಿಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's agricultural land bearing 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಪ್ಣರಾಜಪೇಟ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ survey no. 206 in Basthihosakote Village in K R Pet taluk 
ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
72 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to §C's Agricultural land bearing 


survey No.8/P-P5 in Bannanakere Village in K.R.pet Taluk 
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Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
survey No.127/59 in Tkanahalli Village in K.R.pet Taluk 
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ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ 
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ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
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Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 
survey No.107/7A, 101/B in Kapanahalli Village in K.R.pet Taluk 
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survey No.202/16 in Murukanahalli Village in K.R Pete Taluk 
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175 ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜಿ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural. land bearing 150 150 150 
ತಾಲ್ಲೂ; ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿನಕಿರೆ survey No.208 in Malkonahalli Village in K.R.pet Taluk 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವರಿ T 
176 | ಕಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ . ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 140 ? 140 140 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕನಕಿರ | Survey No.183/4P1, 157/2P2 in Bastihosakote Village in K.R Pete Taluk * * * 
ಕೈ , 
ಸೆಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ . . 
17 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಚೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC’s Agricultural land bearing 420 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕನಕೆರೆ survey No.208/P9 in Chatamgere Village in K.R Pete Taluk * * 
, ಕೃಷ್ಣರಾಜ; , R 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವಶಿ ನೆಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
178 | ಕಆರ್‌.ಖೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 1.35 135 135 
ತಾಲ್ಲೂಕು ; survey No.86 in Hadanuru Village in K.R Pete Taluk » * No 
& ವಿಭಾಗೆ. ಸಾ| ಉಪವಿಭಾಗೆ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ y No. 1 8 
ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ,23 ಹೇಮಾವತಿ 
72 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to C's Agricultural land bearing 225 2.25 225 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪದಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕರ survey No.159/2 in Bastihosakote Village in K.R Pete Taluk ” ” ” 
F | ನಂ. ಹೇಮಾವಿ | ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ - 
8೦] ಕೇಳರ್‌ಪೇಟಿ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ ಎಡಬೆಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 170 170 17 
ತಾಲ್ಲೂಕು "vey No.50/10 in Hagasarahalli Village in K.R Pete Taluk ” ” 70 
* ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜನೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕನಕೆರೆ survey No. gasara 8 
_| SN Krishna 
[| ಕ.ಆರ್‌.ನೇಟಿ ನಂ.3, ಹೇಮಾವರಿ ನೆಂ,23 ಹೇಮಾವತಿ - 
RN , R 
1st "ಲು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC’s Agriculturat land bearing 190 190 190 
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‘Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural Jand bearing 
survey No.119 in Yagachaguppe Village in K.R.pet Taluk 


1.80 


Providing Electrification to Borewell to SC's agricultural land bearing 
survey no. 17/1, 31/4, 33/1 in Agasarahalli Village in KR Pet taluk 


1.50 
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survey No.160/4P1, 165/1P1 in Bastihosakote Village in K.Rpet Taluk 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿನಕೆರೆ survey No.108 in yagachaguppe Village K.R.pet Taluk ” 
FM ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದರಿಜೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing 135 135 
ತಾಲ್ಲೂಕು Survey no:114/A in Mudigere Village in K.R.Pet Taluk 


ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿಸಕೆರೆ 
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ನಂ.3, ಪೇಮಾಬತಿ ನಂ.33 ಹೇಮಾವತಿ 


— 
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RNG ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ | A 8 145 145 145 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿನಕೆರೆ Survey no:73/2 in Mudigere Village in K.R.Pet Taluk 
[a i— I m C Nagesh pe 
ನಂ.3. ಹೇಮಾವಠಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
188 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ Providing Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing 135 135 135 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಭಾವಿ | ಉಪವಿಧಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ Survey no:144/03 in Haliyuru Village in K.R.Pet Taluk | | 
I 3 ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
189 ಸೇಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing 155 155 155 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂ ಕಿನಕಿರೆ Survey no:22/P11 in Machaholatu Village in KR-Pete Taluk g 
— 
N ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
90 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing electrification to borewell of SC'agricultural land bearing survey | 169 160 M 1.60 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ. ಬೂಕಿನಕೆರೆ no.22/P17 in MACHAHOLLU village in KRpettq * ” Narashinmamurty * 
- - —— — 
A A ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.33 ಹೇಮಾಪತಿ 
| ಕಲರ್‌ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to 5C's Agricultural land bearing 190 190 M 190 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪದಿಧಾಗ. ಬೂಕನಕೆರೆ survey No.16/2 in Chikkagadiganahalli Village in K.R.pet Taluk " - Narashinmamurty ” 
ಕಆರ್‌.ಪೇಟೆ ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ | K K R R 
‘a2 "ಜರ್‌ ಪೇಟ : ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing 140 140 jayarama Nayak 140 completed 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಭಾಗ. ಕೈಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರೆ survey No.07/01 in Mudugere Village in K.R.pet Taluk 


— 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


survey No. 178/33 in Yaraganahalli Village in KR.pet Taluk 


ನಂ.3, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ p 
193 ಫಗ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಲ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜವೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರ 
r § ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
194 a ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ 
i ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಲೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕನಕೆರೆ 


Providing Electrification to Borewell to SC's Agricultural land bearing I 


ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


Providing Electrification to Borewell of SCP agricultural Land bearing 
Survey no:156/2bP-4in Basthihoskote Village in KR.Pet Taluk 


Ws 


p Balasumbramanya 


ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ಸಂ.23 ಹೇಮಾವತಿ 
5 ಖೀ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing Electrification to Borewell of SCpagricultural Land bearing 170 1.70 P 170 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೂಕಿನಕೆರ Survey no:9 in Chikkagadiganahalli Village in K.R.Pet Taluk £ § Balasumbramanya § 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ೨4 ನೇಮಾವಳಿ [ s 
6 ET ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Boi Providing irrigation facility through borewell to survey No. 12 of K.Hosur village 3.00 3.00 
ತಾಲ್ಲೂ; ಉ: 3 in pandavapura tq. K j 
ವಿಭಾಗ, 
|; | ಸಾಗು :ಪಾಂದವಮ್ಮರ ಪಾಂಡವಪುರ | 
py 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ ಹೇಮಾಮ, e 
ಸ ಪಂತ . ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ sd mad Providing irtlgation facility through borewell to survey No. 87 of K.Hosur village ಜಿ 300 
ತಾಲ್ಲೂ y ಉಪವಿಭಾಗ, in pandavapura tq. ನ i 
ವಿಭಾಗ, ತ 
ಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ ಪಾಂಡವಪುರ 
ನಂ.0, ಹೇಮಾವೂ | ನಂ24 ಹೇಮಾವತಿ 
ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing irrigation facility through borewell to survey No. 124 of Yalekere 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಹುರ ಉಪವಿಭಾಗ. > village in pandavapura tq. 
ಪಾಂಡವಖುರ B.Nagaraju, 
Poe Channaraya 0.00 
j ನಂ.6, ಹೇಮಾಣಂ | ನಂ34ಹೇ pattena 
199 | ಪಾರಿಡವಪುರ ಎಡದಡೆ ಸ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Providing irrigation facility through borewell to survey No. 16/10 of 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ | ಉಪವಿಭಾಗ. Kenchanahalll village in pandavapura tq. 3.00, 
1 ಪಾಂಡವಹುರ 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವರಿ ಸಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ 
86 ಪ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಮ ಸ Providing irrigation facilty through, borewell ta survey No. 73/2 of Devaraya 3.00 3.00 
ತಾಲ್ಲೂ ಉಪವಿಭಾಗ, patana village in pandavapura tq. ” * 
| ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ cdc 
Pye 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ ನಂಿಸಹೇವಸವತಿ 
ಕಿ et ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಂ ಹ Providing irrigation facility through boreweil to survey No. 49 of Harohalli 
ಲ್ಲ ಉಪವಿಭಾಗ, village in pandavapura tq, 
ವಿಭಾಗ, 
ಭಾಗ, ಪಾಂಡಪಖುರ CAEN [_ 
ಪಾಂಡವಪುರ ನಲಲ ಹೇಮಾವತಿ pie 
ಎ X 
2೦2 FN ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, Improvements to Sanaba minor under D-66. 20.00 20.00 KB: 13.16 
ತಾಲ್ಲೂ; ಎಭಾಗ, ಪಾಂಡದುರ ಹನಿಭಾಗ, Balaramegowda 
? ಪಾಂಡವಪುರ 
ಹ ನಂ.6 ಹೇಮಾವರಿ ಗಂ ಜಿ 
2೦3 je ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ ರಾ Improvements to Thonnur minor under D-€6. CM Kalegowda 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವರ ಸ k 


ಪಾಂಡವಹುರ 


L 


Completed 


Completed 


Work Completed. 


r— 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಗೆದಾರಠ ದುವರೆಗಿನ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚೆ eines 
3 4 ಸ 2 
ಇಕಿ SEE " ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ | 
ಪಾಂಡವಹುರ ನಂ. ಈಾಮಾಮಿ | ಎದದಂಡೆ ನಾಲಾ | 


2೦4 ಭಾ :ಜಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. Improvements to pickup near Gummanahalil vilage under D-65. 5.00 5. Srikante gowda 243 Work Complete 
ls ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


ಪಾಂಡವಪುರ 
TT ಹೇಮಾವತಿ ‘— ಈ 4 pe 


ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 


ಪಾಲಡವಷುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ » 
2೦೮ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿದಾಗ, improvements to pickup in Sy no 46 of Sanaba village under b66. 10.00 10.00 Maralingaiah 7.24 Work Complete 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ 


ಪಾಂಡಪಹುರ [_ 


” ನಂ.6 ಹೇಮಾವತಿ § 
೦7 ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾ: Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 87 of K.Hosur village 245 Gireesh B G (G Tech 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಹುರ ಉಪವಿಭಾಗ in Pandavapura taluk, 4 Enterprises) 
R ೫ ಪಾಂಡವಪುರ p 


ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ 
2.60 2.50 Ningataju 0.00 Work Under Progress 


— 


ಖಾ 


ರ ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ k | [= 
ಯುಡನಹನ ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ - Arranging power supply to 5 HP, IP Set of SCP borewell at survey No 96 of . Harshavardhand. 
206)  ಧಾಲಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, Nagamma W/o Late Narasaiah at Chandre village & survey No 8B of 3.80 3.80 HS. ¥ 1.70 Work Complete 
Kd ವಿಭಾಗ, ಸಾವ ನಾಂಡವಹುರ Kemapamma w/o Bettaiah at Narayanapura in Pandavapura Taluk. Ka - 
( ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ ; 
2 


0.00 Work Complete 


R ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ SRS » 
- ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 73/2 of Devaraya 
ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ನ 
ವಿಬಾಗ, ಪಾಂಡಪಮುರ ಉಪವಿಭಾಗ. pattana village in Pandavapura {aluk. 


ತ — RS 


ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ 


ಸ್ನ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Pp 2 i 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ “a Arranging power supply to IP set of. SCP borewell@ sy no 12 of K.Hosur village 3.25 325 Harshavardhana. 262 - Work Complete 
ಮ; ಪಾಂಡವಪುರ ಉಪ k in Pandavapura taluk. H.S, 
ಪಾಂಡವಪುರ 
ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ 
ನಂ.6. ಪೇಯಾಐಕಿ i | . 
Bi ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 49 of Harohalli Gireesh B G (G Tech 
ಅನಲ್ಲೂಕು' k ಉಪವಿಭಾಗ. ಈ 2.70 2.70 0.00 Work Complete 
ಗ! ಮ ನನಣವಷಃ ಘಾ! village in Pandavapura talulk. Enterprises) 
ವಿಭಾಗ ಪಾಂಡವಸುರ % ಥೆ 
ಪಾಂಡವಪುರ Wl 
{ RO ೦.24 ಪೇಮಾಧಶಿ i 1 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ ; 
pe ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Arranging power supply to 5 HP IP set of SCP borewell at survey No. 64 & 69 of | ೫ 400 Harshavardhana. ಸ [work Complete 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡಪಸುರ ಉಪವಿಭಾಗ, Kerethonnur viliage in Pandavapura tq 


\ Bs ಪಾರ. a ಸ le 


ಸ ಸಂ.34 ಹೇಮಾಭಶಿ 
4 ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ 
Se ಹಾಂಡವಪುರ ಸಡಲರದೆ ಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 15/2 of Devaraya 


ತಾಲ್ಲೂಕು ' ವಿಭಾಗ. ಷಾರಿಡವಸುರ pai pattana village in Pandavapura taluk. 


PRE ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ ಸ 
ಪಾಂಡವಮರ ಸು :ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂದೆ ನಾಲಾ 


2.80 2.80 Prashanth Kumar 0.35 Work Complete 


ನ providing irrigation facility through borewell with Drip irrigation to survey No. LR. 
2 ನ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಮ viding irrigati cility ough ol WN itl rip irrigation to survey 5.00 5.00 M.R.Chandra 000 - work Complete - 
ತಾಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಹುರ ಪವಿಭಾಗಿ, | 15/2 of Devarayapatana village in pandavapura tq. Shekara 
ಪಾಂಡವಪುರ | K 
J SEE ನಂ.24 ಹೇಮಾವತಿ 2 
. ಪಾಂಡವಪುರ oA ಎಡದಂಡೆ ನಾ | providing Irrigation facilt h 11 with Drip irrigation t N | 
24 phe ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಧನ viding Irrigation facility throug! borewe! wi rip irrigation to survey 450 4.50 Harshavardhana. 8.00 [work Under Progress 
ತಾಲ್ಲೂ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಹುರ ಬಪವಿಭಾಗ, 64 & 69 of Kerethonnur village in pandavapura tg. Hs. 


i ಹಾಂಡವಮರ ನ Bs ” | al y ॥ 


| Mandya 


L. 


ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


Maralingaiah 


ಕ್ರ ಪಿಭಾಗ/ಃ ಅಂದಾಜು K ಕಾಮಗಾರಿಯ 
_ ಈಾಲ್ಲೂಕು ir re! ಹೆಸರು ಅಸುದಾಸ ದುವರೆಗಿನ ವೆಃ 
ಸಂ ಬವ; ಅಭಾ ಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು .| ಇ; id ಪ್ರಸ್ತುತ 
[| ೩ 8 4 [5 [2 ° 10 
ಪಾಂಡವಹುರ ನಂ.8, ಹೇಮಾವತಿ ekg il s f SCI q lg 124 of 
25 * ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ * Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy n0124 ol Work Complet 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಪಾಂ ಡವಸುರ ಉಪವಿಭಾಗ. Yelekere village in Pandavapura taluk. 250 Rajesh Hiremath 0.00 ork compete 
Ny ಪಾಂಡವಪುರ 
ಪಾಂಡವಯುರ ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ n K R 
216 i ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Providing irrigation facility through borewell to survey No. 71 of Nymanahalli 3.00 [Work Complete 
ತಾಲ್ಲೂ; ವಿಭಾಗ. ಪಾಲಜವಸುರ village in pandavapura tq. 
f 
ಪಾಂಡವರ ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ RN K . 
217 ಇ ಎಚದೆಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Providing irrigation facility through borewell to survey No. 182 of B.Nagaraju, work under Progress 
ತಾಲ್ದೂಃ ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ Baleatthiguppe village in pandavapura tq. Channaraya pattana 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
218 | ಸಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bette Providing irrigation facility through borewell to survey No, 137 of Arorutht 3.00 300 
ತಾಲ್ಲೂಕು - age in pandavapura tq. - ” * 
ಈ ವಿಧಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ Village in p: pura tq 
ಪಾಂಡವಹುರ ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
29 ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Improvements to Arakanakere High level canal under D-69 "20.00 20.00 P Mastigowda 
< ವಿಭಾಗ, ಖಾಂಡವಪುರ 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
220 ಪಾಂಡೆವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 K. B. Balarame 
ತಾಲೂಕು ‘0.26 Bellale Improvements to Yaregowdanahally DPO at Ch.167.287Km under HLBC. 20.00 20,00 Work Complete 
ಈ ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ - 8owa 
ಪಾಂಡವಷುರ ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
22 ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Providing CC Lining to Manikyanahally Minor under D-68 33.00 33.00 Chandra shekar MR Work Complete 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಹವಹುರ 
ಪಾಂಡವಶುರ ನೆಂ.6, ಹೇಮಾವಕಿ 
2೩೩ 'ಘಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Arranging power supply to 5 HP IP set of SCP borewell at sy.no.251/4 of 450 - 450 Harshavardhana. work Complete 
[ ವಿಭಾಗ, ಜಾಂಡವಸುರ - Manikyanahalty village in Pandavapura taluk HS. 
ಪಾಂಡವಪುರ ನಂ.6 ಹೇಮಾವಕಿ 
೧೭8 ತಾಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Arranging power supply to 5 HP Ip set of SCP borewell at sy.no.75/P7 of 460 460 Harshavardhana. 297 work Complete 
ಲ್ಲ: ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ Anuvalu village in Pandavapura taluk H.s. 
ಪಾಂಡವಪುರ ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
224 ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Arranging power supply ೬05 HPP set of SCP borewell at sy.n0,137 of Amruthi Rajesh Hiremath 
ವಿಧಾಗ, ಹಾಂಡವಸುರ village in Pandavapura taluk 
I ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
229] ಸೌಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.26 Bellale Providing irrigation facility through borewell with Drip irrigation to survey Raj R 
ತಾಲ್ಲೂಕು - RK lajesh Hiremath 
i ಲ್ಲ; ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ No.251/4 of Manikyahalli village in pandavapura tq. 
ನಂ.6, ಹೇಷಾವತಿ R 
226] ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಜಾಲಾ No.26 Bettale | Providing irrigation facility through borewell to survey No. 75/P7 of Anuvalu Harshavardhana. 
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ village in pandavapura tq. HS. 
WE 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ 
2೩7 Mandya ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.35 Dudda Providing irrigation facility through boreweli to survey No. 462 of Hullkere Martingsiah 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ {Machahalli) village i Mandya tq. 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ . 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.35 Dudda Improvements to S.C. Colony Roads In Matlenahalli Viilage in Mandya Taluk. Work Complete 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 


ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


Improvements to S.C. Colony Roads in Hulikerekoppalu Village in Mandya Taluk. 


ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಹುರ 


ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


improvements to S.C. Colony Roads in Machahall Village in Mandya Taluk. 


Improvements to S.C. Colony Roads in Billenahalli Village in Mandya Taluk. 15.00 


15.00 


232 


ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಮರ 


Arranging power supply to 5 HP, IP Set of SCP boreweil at survey No 26/5 of 


Cheluvaraju S/o Chikkaputtalah at Beechanahalli village, survey No 453 of 
Shankaratsh S/o Chikkaiah at Machahalli village, survey No.87 of 


Ningamma W/o Late Chikkathamaiah Bevukailu village & survey No 106 & 
M.K.Shivanna S/o Kariyaiah at Machahalli village in Mandya Taluk. 


chikkananjaiah S/o Puttalah Machahalli viilage, survey No.50/2P4 of 90, 
87of 


AN Manjunath 


E Ramu 


Harshavardhana. 
HS. 


ಎಭಾಗ, ಪಾಂಡಬಹುರ 


Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 181 of Machahalli 
village in Mandya taluk. 


Rajesh Hiremath 0.00 


Mandya | 


ಭಾಗ, ಪಾಂಡವಷುರ 


village in Mandya taluk. 


Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 462 of Machahalli 6.50 


ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡಬಹುರ 


Arranging power supply to IP set of SCP borewell@ sy no 3/1 of Beechanahalli 
village in Mandya taluk. 


5.40 


ನಂ.6 ಹೇಮಾವತಿ 


.ವಿಭಾಗ. ಪಾಲಡವಹುರ 


Arranging power supply to 5 HP IP set of SCP borewell at sy.n0.87 of 
Machahalli {Hulikere} village in Mandya taluk 


5.70 


ನಂ.6. ಹೇಮಾಪತಿ- 


ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


Providing Irrigation facility through boreweli with Drip Irrigation to survey 


Providing icrigation facility through borewell with Drip Irrigation to survey No. $ 5.00 
184 of Machahalli village in Mandya tq. i 


Rajesh Hiremath 0.00 
Prashanth Kumar 0.35 


Ningaraju 


M.R.Chandra 
Shekara 


ಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ 


Construction of Cart bridge @ Ch 4200 M of Thonnur feeder Canal 


ಬ — ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ No.3/1 of Beechanahalli village in Mandya tq. 500 
239 Providing irrigation facility through borewell to survey No. 87 of Machahalil Harshavardhana. 
Mandya A 5.00 
K ಏಭಾಗ, ಪಾಲಡವಹುರ {Hulikere} village in Mandya to. HS. 
240 Construction of CC Road to S.C. Colony in Jayapura Village in Mandya 
Dudda 25.00 
p ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವರ Taluk coming under D 70 4 
A 
5 
Pandavapura No.09 Chinakurall 12.00 CaALokesh 


ಕ್ರ IN ಪಿಭಾಗ/ ಅಂದಾಜು f ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅನುಬಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
1 6 


2 8 4 [= 


Arranging power supply to 5 HP, IP Set of SCP borewell at survey No 40 of 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ - Smt.Gowramma w/o C.K.Shivanna at Mollenahalli village, survey No 646 of Hidcardr ers 
Pandavapura ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakurall | Smt.Devamma w/o Kalalah at Gumanahalli village, survey No25 of Sri.Kuntaiah 7.60 7.60 0.00 


[=] [=] 10 


Work Complete 


H.S, 
ನಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ s/0 Ramaiah at {Henahalli village, & survey No 25/200 of Smt.Mariyamma w/o ನ 
Budiyaiah at Giriyarahall village in Pandavapura Tq 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ | § § RE 
Pandavapura | ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakural | ATaPGIng power supply to 5 hp iP ಫ್‌ of sc me @ sy no 222 of Dinka & | 5.00 Ningaralu’ 3.57 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಹುರ Sy No 67 of Giriyarahalli village in pandavapura Tq 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ ASSESS _ 
Paidsiaplrd’ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ No.09 Chlnakurali roviding irrigation facility through borewell with Drip Irrigation to survey 5.00 5.00 Rs 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಹುರ No.102 of K.Mallenahalli village in pandavapura tq. Shekara 


ನಂ.6 ಹೇಮಾವಶಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


No.09 Chinakurall Providing irrigation facility through borewell with Drlp irrigation to survey 


P. 
'andavapura No.67 of Giriyarahalli village in pandavapura tq. 


Work Complete 


Harshavardhana. 
H.s. 


ನಂ.6, ಪೇಮಾವಕಿ ಥ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakurali Providing irrigation facility through borewell with Drip irrigation to survey No. 


246} pandavapura 


L k Ce ete 

ಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 222 of Dinka village in pandavapura tq. ಮ Work Compete 
ನ ಪಧವಿ Construction of CC Road to S.C. Colony in Ankegowdana Koppalu and Dhananjaya { 

Pandavapura ಐಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakurali d ps Colony.in firkegowda ppalu 87.50 87.50 Sree Ramanjaneya 


ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವುರ Shindabhoganahalli Village in Pandavapura Taluk coming under D 65 


Constructions) 


ನಂ.6.. ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ 


Dhananjaya (Sree 
Ramanjaneya 
Constructions} 


245 Construction of CC Road to §.C, Colony in Ankegowdana Koppalu and 


Shindabhoganahalli Village in Pandavapura Taluk coming under D 65 


Pandavapura No.09 Chinakurali 87.50 87.50 Work Complete 


Arranging power supply to 5 HP, IP Set of SCP borewell at survey No 40 of 
Smt.Gowramma w/o C.K.Shivanna at Moilenahalli village, survey No 646 

ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakurali of Smt.Devamma w/o Kalaiah at Gumanahalli village, survey No25 of 7.60 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವನುರ SriKuntaiah s/0 Ramaiah at fllenahalli village, & survey No 25/200 of 
Smt.Mariyamma w/o Budiyaiah at Giriyarahalli village in Pandavapura Tq 


ನಂ.6, ಪೇಮಾವತಿ 


Harshavardhana. 
HS. 


Pandavapura 


[Work under Progress 


ನಂ.6, ಹೇಮಾವರಿ 
Pandavapura ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ No.09 Chinakuralt [Arranging power supply to 5 hp IP setof SCP borewell@ sy 10222 of Dinka 5.00 Ningaraju Work complete CR to be 
ಎಧಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ & Sy No 67 of Giriyarahalli village in pandavapura Tq approved 


TPackage No.1 - 

Arranging Powcr.supply to 7.5 H.P. 1.P. of tyJagadcesha s/o Chikkaiah in K. 
Mallenhally village, 2Thimmaiah s/o Huchhaiah in A Sriramanahally 
village.3) Huchhamma w/o Bukkaiah in Samakahaliy Village,4) Ningamma w/o p 
Hunamanthaiah in Huruliganganabally vitfage. $)Venkatesha s/o Mathaiah and | 1995 19.95 . B.Nagaraj ” 201 Work Complete. 
SYChikkakadaraiah s/o follaiah in Bramhamadevarahally village, 7)Shivanna 

s/o Sannaiah in Paduvalapattana village, 8)Shankara s/o Nanjundaiah and 
9) Sannamma w/o Motaiah in ljalaghatta and village, 10)Lakshamma 
wo R, Mahadeva in Basavershwaranagara village Sets Under SCP scheme. 


ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ15 ಹೇ, ಎ. ನಾಲಾ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ : ನಾಗಮಂಗಲ. 


R Package No.2 Arranging Power 
ನಂ.7,'ಹೇಮಾವತಿ [ನಂ 5ಹೇ.ಎ. ನಾಲ | ಟppy107.5 HPP. of 1)Shivaraju M.S s/o Siddalingaiah,2} Mahadeva s/o 
ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Sannasiddaiah, 3Puitaiah M K s/o Karibasavaiah,4) Doddaputtaiah s/o 11.81 11.81 B.Nagaraj 0 Work Complete, 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Karibasavaiah.5} Mahalingamma w/o siddaiah, 6)Mariyappa 5/0 Hottesiddaiah, 
- UL X 7)Suresha s/o Chikkaputtaiah in Mulakatte village Sets Under SCP scheme. 


T TT ಪಿಭಾಣಿ! Teoww 
ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
8 4 - [3 s [) 
ige No. 3 Armanging Power 
supply to 7.5 HP. 1.P. of f)Dasappa s/o Venkata mesthri in Shettihalli 
_ _ ನಂ.7. ಪೇಮಾವತಿ ನಂ ಹೇ ಎ. ನಾಲಾ village.2) Kempamma Wo Venkaiappa in Shettthalli village,3) Gopala s/o 
೭೮3 ನಾಗೆಮೆಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Venkalaiah in Shettihallt village, 4)Mayappa s/o Gundaiah in Chottanahally 1330 13.30 B.Nagaraj 0 ಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. village, 5) Sannaiah s/o Tammaiah in Shettihalli village,6} Kadamma w/o 
| Chalapathaiah in Kallenahalli village,7) Parmurthy s/o Kariyaiah in 
Katlenahalli village. 8)B6ramma w/o Chaluvaiah in Kallcnahalli village Sets 
Under SCP scheme. 
TY Package No. 12 Arranging Power supply 10 7.5 H.P. I.P. of Manjula wo 
Mahadeva in Huruliganganahally village. 2)Gurushanthappa s/0 Huchhaiah in 
ನಂ.7. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ 15 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ Thatiahally village3) Raju s/o Savaraiah in Dodemadahally village,4) K V 
2೮4] ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Shivaramu s/o Venkataiah in Mulakatte village, S)Chansamallaiah s/o 13.77 13.77 B.Nagaraj 2.05 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ. ಸಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Hanumaiah in Dhamjakkanahally village, 6)Shankaralingaiah s/o Ningaiah in }, 
Mallegowdanahally village, 7)B.Dwarakanath s/o Bommaiah in Upparahatly 
” village Sets Under SCP scheme, 
- Packge No. 4 Arranging Power supply to 7.5 H.P. LP. of 1)Siddaiah s/o 
ನಂ.7 ಪೇಮಾವತಿ |ನಂ5ಪೆವಎ.ಪಾಲಾ | Krisiddaiah in Mulakatte village, 2)Govindaraju s/o siddanna in Mulakatte K 
೭ಅ5| ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 5 village, 3)Honnamma w/o Ramaiah in Mulakaite village, 4)Rangamma- w/o 11.81 11.81 B.Nagaraj 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿಧಾಗ. ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Late Harasaih in BettadamaHenahatti village. 5)Bommaiah s/o Karigiduvaiah - > 
in Paduvalapattana village Sets Under SCP scheme. 
Package No. 5 Arranging Power supply 10 6 and 7.5 H.P. I.P, of 1)Ramesha s/o 
ನಂ.3. ಹೇಮಾವತಿ ಫಂ ಟಿ ಹೇ ಎ. ನಾಲಾ Nanjaiah and 2) Putamma and Rajanna in Thibanhally village.3) Kalamma wo N 
2೮6 ನಾಗಮಂಗಲ ಎಜದಂದೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Singaiah in Karadahalli village. #)Puttarama sfo Teetuiah in Karadahalli 148 11.48 B.Nagaroj 205 ಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. village, S}Shankara s/o late Nanjundaiah in Paduvalapattana viltage,6) 
Hombamma w/o Katlumantaiah in Hullenahally village Sets Under SCP 
1 scheme. 
Package No. 6 Arranging Power supply to 7.5 H.P. LP. of {Wenkataramaiah 
ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ [ನಂ15ಡೇ. ಎ. ನಾಲಾ sfo Late Venkataiah in Kellenahalli viliage,2) Venkatesh s/o Dasaiah in 
೩೮7] ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Samakaaballi viltage.3) Mayamma wo late Ramaiah in Burudugunte village, 9.17 Dasegowda ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಭಾಗ. ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. 4)D.C. Danaraj slo Chikkahombalaiah in Dondemadahalli village, 
S)Puttaswamy s/o Kempa mestry in, Kotebetta village Sets Under SCP scheme. 


Package No. 13 Arranging Power supply to 7.5 H.P. LP. of HChikkathayamma 
wo Bettaiah in Huruliganganahally village.2) Chelavaiah s/o Bettaiah in 

ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ K.Mallenahally vitlage, 3)Kalaiah s/o Jalaiah in Sankanabatly village,4)} H N 

Narashimamurthy s/o Narashimaiah in Hurutiganganahally village,5} 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 


ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಂ 
18.73 18.73 B.Nagaraj 873 


258] ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 0 Na 4 n 
ಎಭಾಗ. ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Dundamma wo Sannaiah in Huruliganganahally village, 6)Boramma wo 
Marinanjaih in Jijalaghatta village,7) Muthuraju s/o Narasiah in Kuntankoppalu 
village, 8)Govindaraju s/o Kanthaiah in Kavadihally village, 9) Mahalakshmi 
sfo Vykuntaiah in Dhamjakkanahally village Sets Under SCP scheme. 


Package No, 14 Amanging Power supply to 7.5 H.P.1.P. of 1 }Shivalingaiah s/o 
Siddaiah in Mulakatte village, 2)Sannaiah sfo Thiminaiah in Dondemadahally 
village, 3)H M Suresh slo Mariyappa in Hutlckere village 4) Bujangaiah in 

ನಂ.7. ಹೇಮಾವತಿ (ಸಂ15ಪೆೇಎ.ಪಾಲಾ | lakntte village.) Mahalingappa, s/o Karibasavaiah in Mulakatte village,6) 


೭59| ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Ningaraju s/o Mariyappa in Mulakatto villagc,7) Siddaiah s/o Pidalayaiah in 21.77 21.77 B.Nageraj ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Mutakatte village,8) Madamma wo Ningaiah in Mulakattc village, 9)Siddaiah 


Mutakatte viflage, 11) Shankaraiah so siddaiah in Mulakatte village Sets 
RN ” Under SCP scheme. 


- slo Joythi Siddaiah in Mulakatte village. 10)Huchhaimma wo Mallaiah in 


260 


26 


ನಾಗಮಂಗಲ 


54/1 of B Shettihalli Village. 6) Shivatingaiah s/o Chikkakataiah of Sy No 54 
of B Shettihalli Village, 7) Javaraiah s/o Kempaiah of Sy No 62 of 
B Shettihalli Viliage,8)Mariyappa sfoHottesiddaiah of Sy No 49 of Mulakatte 
Village.9)Mahadeva.T.G s/o Guruvabhovi of Sy No. 1/6, of Upparahalli 
Village. Nagamangala Taluk.(Package No.1 [indent No.13912) 


ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ15ಹೇ.ಎ. ನಾಲಾ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ.7, ಹೇಮಾದತಿ ನಂ15 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ 


Sinking of Borewell with Electrification in SC community Land oft }Shivanna 
s/o Hanumashetti of Sy No. 282 of Mudalakoppalu Village. 2)Kabbalamma w/o 
K.Dasaiah of Sy No.530 of Nagamangala Town. 3)Rachaiah s/o Siddaiah of Sy 

No.13/1p.62 of Gollarahalli Village. 4)Hucchaiah s/o ChikkaHuccaiah of Sy 

No.117/1B,120/5,121/14. OF Chottanahalli Village. 5} Cheluvaiah s/o 

Hucchaiah of Sy No.106/3E,124/1A,147/A of Shettahalli Village. 6) 
Krishnakumar s/o Yelakkaiah of Sy No.92/P,60 of Shettihatli Village. 
7) Venkatesha s/0 Manchaiah of Sy No.35/P,20,14 of Shettihalli Village. 
8) Mudalaiah s/o Kannaiah of Sy No.124/P,86P1, Shettihalli 
village. 9) Swamy s/o Late.Ramaiah,of SY No.15/P,28p, ShettihalliVillage..In 
Nagamangala Tatuk..(Package No.3 Indent No 13914)} 

Sinking of Borewell with Electrification in SC community Land of )Mayigaiah 
s/o Motaiah of Sy No.112,103 of Chottanahalli Village. 2)Karihuchaaiah s/o 
kultamotaiah of Sy No.112,103 of Chottanahalli Village. 3)Venkattamma wo 
venkatappa of Sy No.102 of Chottanahalli Village. 4) Channamallaiah s/0 
Eraiah of Sy No.29/B,28/8 of Dasagolapura Village. 5)Ramaiah 5/0 Veeraiah of 
Sy No.128/P,45,128/45 of Kudugabalu Village. 6)Bandichikkaiah s/o 
Huchaiah of Sy No.8 of Chottanahalli Village.7)Krishnaiah s/o krishnaiah of 
SY No. 148/1A,128/P,120,31, of Kudugabalu Village 8)Manchamma w/o 
Shivalingaiah of Sy No 13,1p80,1/48 of Gollarahalti Villagc 9)Boramma w/o 
Daithya of Sy No 136/p7 Hullenahalli Village.in Nagamangala Taluk. {Package 

No.4 Indent No 13915) 


ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. 
ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ |ನಂ5ಹೇ:ಎ.ನಾಲಾ 

ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ವಿಭಾಗ. ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ, 


Arranging power supply to 7.5 HPIPinSC communityLand of. 
“1) Renukamma wo Sannamari of Sy No.136 of Flullenaballi Village. 
2)M Krishnamurthy s/o Mugaiah ofSy No 156 of Samakahatli Village. 
3) Ramesh s/o Hucchaiah ofSy No 8%/8p of Dandignahalli 
Village. 4) Lakshmamma wo Shivalinagaiah ofSy No 
15/p4, 325 of ljjalagatta Village. 5) Chittanna s/o Late Budiyiah of Sy No 
5411 of B Shettihalli Village. 6) Shivalingaiah s/o Chikkakalaiah of Sy No 54 
of B Shettihalli Village. 7) Javaraiah s/o Kempaiah of Sy No 62 of 
B Shettihalli Village,8)Mariyappa s/oHottesiddaiah of Sy No 49 of Mulakatte 
Village.9)Mahadeva.T.G s/o Guruvabhovi of Sy No. 1/6, of Upparahalli 
Village.In Nagamangala Taluk {Package No.1 indent No,1 3912) 


27.00 27.00 


27.00 


27.00 


23.00 23.00 


i “Teor | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ತಾಬ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತ್ರ ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರ ಹೆಸರು | ಇಜುವರೆಗಿನ ವೆಣ್ಚ ಜಂತ 
2 8 4 ; 5 | 6 8 9 10 
Ke Sinking of Borewell with Electrification in SC communityLand of. E 
1) Renukamma wo Sannamari of Sy No.136 of Hullenahalli Village. 
2) M krishnamurthy s/o Mugaiah ofSy No 156 of Samakahalli Village. 
W Wy 3) Ramesh so Hucchaiah ofSy No 89/8p of Dandignahalli 
ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ |ನಂಟಔಹೇ.ಎನಾಲಾ Village. 4) Lakshmamima w/o Shivalinagaiah ofSy No 
ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 15/p4, 325 of lijalagatta Village. 5) Chittanna s/o Late Budiyiah of Sy No Smt Chandramima ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. 


Smt Chandramma [4 [ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Smt Chandramma [) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

BH W 18 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
gangadaracghari 
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Krishnakumar s/o Yelakkaiah of Sy No.92/P.60 of Shettihalli Village. - 
7) Venkatesha s/o Manchaiah of Sy No.35/P,20,14 of Shettihalli Village. 
8) Mudalaiah s/o Kannaiah of Sy No.124/P.86P], Shettihalli 
village. 9) Swamy s/o Late.Ramaiah of SY No.15/P.28p. ShettihalliVillage..In 
Nagamangata Taluk. (Package No.3 indent No 13914)) 


ನಂ.7. ಹೇಮಾವತಿ 


15 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ 


| 


Artanging power supply to 7.5 H.P LP in SC community Land oft Mayigaiah 
slo Motaiah of Sy No.112,103 of Chottanatiatli Village. 2)Karihuchaaiah s/o 
kullamotaiah of Sy No.112,103 of Chottanahalli Village, 3)Venkattamma wo 
venkatappa of Sy No.102 of Chottanahalli Village. 4) Channamallaiah s/o 


Eraial of Sy No.29/B.28/8 of Dasagolapura Village. S)Ramaiah s/o Veeraiah of |’ 


ಈಾಬಣ್ಣಿಕು [on ಪಿತರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | _ನ್ನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಸಂ ಉಪವಿಭಾಗ 1 ಮೊತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 
1 [3 4 ° 6 8 9 [J 
Arranging power supply 10 7.5 H.P LP in SC comnunity Land of} Shivanna | 
s/o Hanumasheiti of Sy No. 282 of Mudalakoppalu Vitlage. 2)Kabbalamma wo 
K.Dasaiah of Sy No.530 of Nagamangala Town. 3)Rachaiah s/o Siddaiah of Sy 
No.13/ip,62 of Gollarahalli Village. 4)Hucchaiah s/o ChikkaHuccaiah of Sy 
ನಂ. ಹೇಮಾವೂ [ನಂಟಔಡೆ(ಎ.ನಾಲಾ | ಬ117/1B,12015,121114, Of Chottanahalli Vilage. 5) Chefuvaiah s/o BH 
ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Hucchaiah of Sy No.106/3E,124/1A,147/A of Shettahalli Village. 6) 23.00 23.00 i 16.65 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. gangadaracghari 


265] ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Sy No.128/P,45,128/45 of Kudugabalu Village. 6)Bandichikkaiah s/o 26.00 '| 26.00 ಸ ಮ hari [) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Huchaiah of Sy No.8 of Chottanahalli Village.7)Krishnaiah s/o krishnaiah of ಔಡಗgಂರಡr20g್ರ' 
SY No. 148/1A.128/P,120,31, of Kudugabalu Village 8)Mancharama w/o 
Shivalingaiah of Sy No 13,1p80,1/48 of Gollarahalli Village 9)Boramma wo 
Daithya of Sy No 136/p? Hullenahalli Village.in Nagamangala Taluk. (Package 
K No.4 indent No 13915) 
s ಖಾ । 2 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ಪಂ 15 ಹೆಓ ಎ. ನಾಲಾ RN K ೫ ' X p ಮ 
266 ನಾಗಮಂಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ wa-tmn | Construction of pickup to restore ground water table in SC community land of 20.00 20.00 Wi WEE po 
ಏಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Basaveshwarapura village in Nagamangala taluk, ಸಿ ಪ್ರಸ್ತವನೆಯು 
ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
—- — —— ಹ 
=] [ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂ.7. ಹೇಮಾವತಿ ನಂ 15ಹೇ. ಎ ನಾಲಾ BR.Ramchandfa § ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ನಂ.7, ಹೇಮಾ . ಎ. ನಾಲ 
267 ನಾಗಮಂಗಲ ಎಜದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements of pickup to restore ground water table in SC community land of 10.00 10.00 ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಿ Ao 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. Ghadebhuvahahally vitlage in Nagamangala taluk. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತವನೆಯು 
| ಸ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
k ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ನಂ15 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ y H A ; " 
೩68] ನಾಗಮಂಗಲ , ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ Construction of pickup to restore ground water table in SC community lond of |’ 509 15.00 ಧಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ. ನಾಗಮಂಗಲ Shakanahally village in Nagamangala taluk. 
| 
ನಂ.7. ಹೇಮಾವತಿ ನಂಟಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ N - K y 
269 ನಾಗಮಲಿಗಲ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ-ಎಭಾಗ Improvements to pickup 10 reslore ground water table in SC Community land of 33.00 33.00 BV gururaj 28.7 ಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗಮಂಗಲ. ನ Chottanhally village in Nagamangata taluk, 


270 


27 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಪಿಭಾಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ಸಂ 2ನ ಹೇ. ಎ. ಸಾಲಾ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


4 


[3 [-] 


Package No.10 Arranging power supply to 7.5 HP IP sets of 1) Sri.Maayanna 
s/o Sibagi Moayana in Thattahally village, 2)8ri.T.C.Krishnaiah s/o Chandaiah 
in Thattahally village, 3)Sri. K.Varadaiab s/o Maayana in Thattahally village, 
4)Smt.Lakshamma w/o Late Shivalingaiah in Thattahally village. S)Sri. 
Javarayee s/0 Cheluvaiah in Becreshwarapura village, 6)Smt.Sannamma w/o 
Vyramudi in Beereshwarapura village, 7)Cheluveiah s/o Late Hale uw! gedde in 
Beeteshwarapura village, 8)Thimmamma w/o Jambadi ankayya in 
Bheemanahally.village,9} B.L.Ankayya s/0 Ningaiah in Bhcemanahally 
village, 10) Thimmaiah sfo Busiaiah, in Bheemanahaily vitlage, } 1) Ningamma 
wo Pujari Kondaiah in Bindenahaily village. 12) Kariyappa s/o Mayagaiah in 
Bindenahally village. 13)D.T.Puttaswamy sfo Varadaiah in Dandiganahally 
village sets under SCP Scheme, 


ನಾಗಮಂಗಲ 


- 


'ನಂ 28 ಹೇ. ಎ. ಸಾಲಾ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ, 


Package No.11 


Arranging power supply to 12 Nos. of 7.5 HP IP sets of 
IDSri.Raju s/o Javaraiah in Bindenahatly village, 2) Sri. Halaiah s/o Majjaiah 
in Bindenahally village, 3) Smt. Shantamma wo Chikkamanjaiah in 
Devalapura village, 4} Sri Bete Thimmaiah s/o Ramaaiah in Arakere village, 
5)Sri. Thimmaiah sfo Thimmaiah in Arakere village, 6)Sri. Thimmaiah s/o 
Kenchaiah in Devarimadahally village, 7)Sri. Venkataiah 5/0 Hafaiah in 
Devaramadahally village,8) Sri. Chikkaiah s/0 Gudi Chikkaiah in 
Devaramadabally village, 9)Sri. Thimmaiah s/o Yalakaiah in Devaramadahally 
village. 10)Sri. Thimmappa s/o Shetaiah in Devaramadahally village. 1) 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಂ 28 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


Tapasaiah in Devaramadahally village sets under SCP Scheme. 
Arranging power supply to 7.5 HPILPof 1G.C..Varardaraju S/o Mayigaiah of 
Gaddebhuvanahalli village2) Raju 5/0 Thimmaiah of Devaramadahalli 
village,3) Venkatataish S/o Hindi Thimmaiah of Devaramadahalli village , 
4)Thimmamma W/o Hucchaiah of Arakere village 5)Ramesh S/o piraiah of 
Kudagabatu village. 6)K.T.DasaiahS/o Thimmaiah of Doddahuppala village. 
7)Krishnappa S/o Hucchaiah of Thattahalli village. 8)Javaraiah S/o Kalasaiah 
of Devalapura village in Nagamangala Tatuck SETS UNDER SCHEME. 


[nme s/o Heraiah in Devaramadahally village, 12) Sri. Fapasaiah s/o Male 


ನಂ 28 ಹೇ. ಎ. ನಾಲಾ 


ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


27.75 


[9.5 


27.75 


vasudev 


2341 


B.Nagaraj 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
9 


10 


15.4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 


3.83 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


19.5 


B.Nagaraj 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಆರ್‌.ಆರ್‌ ನಂ 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತವನೆಯು 
ಚೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


10.09 


Improvements to road and drain in SC Colony of Thattahalli village in 
Nagamangala Tq, 


30.00 


ಮಂಡ್ಯ 


ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ, 
ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


eles 


ನಂತ ಹೇಎ. 


ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 


ಬಸರಾಳು32 


ES 


Package No. 7 Arranging Power supply to 7.5.H.P, LP. of ¥} Amase S/o 
Thamaiah in Sy No 102 of Muddhanaghatta village, 2\ayamma W/o Late. 
Mariyaiah in Sy No 7/P11 of Thaverekere village,3) Kempamma W/o Singraiah 

in Sy No 58/1 of Thavarekere village,4) Gopalaswamy S/o Late. Midache 
Giriyaiah in Sy No 62 of Basaralu Village. S)Siddamma W/o Kulla Dasaiah in 
Sy No 15/2p1 of Basaralu Village, 6)Chikkaiah S/o Thibbaiah in SyNo 56& 
7) Dyavaial s/o Thibbaiah in Sy No 56 of Marasinganahalli Villge, 
8)SannaMeriyappa s/o Late, Yelavaiah in Sy No 47/P4 of Naragalu Viliage, 
9)Shivalingaiah So Late. Ningaiah in Sy No 07 of Thavarekere village in 
Mandya Taluk and 10}Puttamina wo Boralingaiah in Sy No 01 of Chikkayagati 


Village in Nagamangala Taluk Sets Under SCP scheme 


19.34 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


29.34 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪಿಭಾಗ/ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು 


TT 
TT 4 


27೮ 


276 


Be 
~—— 


ಫಾಲಾ ವಿಭಾಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ7ವಿಭಾಗಹೇ ಎ. 


ನಂ32 ಹೇ. 
ಸಾಲಾ ಉಹ-ವಿಧಾಗ 


ಬಸರಾಳು32 


ಎ. 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. 


Kempaiah in Sy No 2 of Ankushapura Village .2) Chikkamima W/o Boraiah in 
Sy no 110 of syanuboganahally Village.3) Laxmidevamma W/o H.J.Javaraiah 
in Sy No #42 of shyanuboganahally Village, 4)Prasanna kumar S/o Mayigaiah 
in Sy No 17 & S)Manjesh S/o Mayigaiah in Sy no 8/4 of Nayakanahalli 
Village,6) Shankara S/o Late. Pottaiah in Sy No 76 of Bennahatti Village, 
7)Puttaswamy S/o Javara Nayaka in Sy No 133 of Baby village in mandya taluk 


nagamangala taluk 


[J 
Package No. 8 Arranging Power supply to 7.5 H.P. IP. of 1) Arasaiah S/o 


and 8)Venkatesha S/o Jaalaiah in Sy No 121 of Doddayagati Village in 


15.89 


vasudev 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Package No. 9 Arranging Power supply to 7.5 H.P. LP. ofl) Prasanna kumar 
S/o Late Giriyaiah in Sy No 97/10 of T.Channapura Village,2) Venkataiah S/o 
Maastaiah in Sy no 121 of doddayagati Village, 3)Siddarama S/o §.Boraiah in 
Sy no 88/P1 in Gangavadi Village, 4)Hanumantaiah S/o H. Ramakrishna in Sy 

No 13 of Lingammanaballi village, 5)Venkatesh S/o Ramaiah in Sy no 13 in 

Lingammanahalli village, 6)Dasamma W/o Late Lakshaiah in Sy No 13 of 
Lingammanahaili Village in Nagamangala Taluk Sets Under SCP scheme, 
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ಮಂಡ್ಕ 
3 


— 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ 7 ಎಭಾಗ ಹೇ 


10.27 


10.27 


B.Nagaraj 


ME 


10.00 


—— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


—| 


Package No.15 Arranging Power supply to 7.5 HP. LP. of HDatturi Kaflaiah 

S/o Late Mooganingaiah in Sy no {21 in Ankushapura Village,2) Rathnamma 

Wo Gopataiah in Sy No 16/1 of Shyanuboganahally Village in Mandya taluk 
and3) Nagaraju S/o Hucchaiah Kunchaiah in Sy No 91/1 of Hethagonahally 

Village,4) S. Boraiah S/o Sannaiah in Sy No 27 of Gangavadi Viflage, 
Sychandrakala Wo Ramakrishna in Sy No 13 of Lingammanahalli Village,6} 
Venkataramu S/o Dasa bovi in Sy No 13 of Lingammanahatli Village,7) 
Srinivas S/o Late. Giriswamy in Sy No 13 of Lingammanahalli village Sets 
Under SCP scheme K 


- 


15.80 


15.80 


B V gururaj 


0.00 


— 
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ಮಂಡ್ಯ 


- 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ ? ವಿಭಾಗ ಹೆ. 


ನಂ32 


Arranging power supply to 7.5 H.P LP of 1)Sarojaroma Wo Ningaraju of 
sy.No.26.56 of marasinganahalli village,2} Krishna S/o Kempakalaiah of 
sy.No.74 of kambadahalli village, 3)Mabalingaiah of sy.No.5]. 34 of 
Doddakottagere village. 4)Govindaraju S/o Chikkahanutmaiah of sy.No.63 of 
Doddakottagere village. S)Paapanna S/o kullaiah of sy,No.65 of Baby 
village.6) Devamina W/o Manchaiah of sy.No.143 of Machagowdanahalli 
village.7 ) M.Layanna S/o Javaraiah of sy.No. 16/A. 168, 21/4 of 

Kenchanahalli village in Mandya Tatuk.SETS UNDER SCP SCHEME, 


17.75 


—— 


17.75 


B.Nagaraj 


5.80 


| 


———— 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಂಡ್ಯ 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮರಿಗಲ. 


ಸಂ 7 ಎಭಾಗ ಹೇ. 


ನಂತ ಹೇಎ. 
ನಾಲಾ ಉಪ-ಿಭಾಗ 


ಬಸರಾಳು32 


| Arne power supply to 7.5 H.P LP of 1)Girigamma Wo Bachaiah of sy 
No. 42/P20 of Hunuganahatli village.2)Kengaiah S/o Late Yekavaiah of Sy, 
No.48/2 of Naragalu village. 3)Javaraiah S/o Kayigaiati of Sy.No.117 of 
Muttegere Vilage.4) Ravindra S/o Kariyaiah of Sy.No.79/5.39, 80/6 of 
Nayakanahalli village, in Mandya taluck . 5)Kuimara S/o karihuchaiah of 
Sy.No.21 of Hettagonahaill village,6) Bhagyama Wo Late Kalaiah of Sy.No.88 
of Gangavadi Village, 7). Venkatesh S/o Javoraiah of Sy.No.155 of ° 
Doddayagativillage in Nagamangata Tauck. SETS UNDER SCP SCHEME. 


28ಟಂ 


ಹಂಡ್ಯ 
5 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 


ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. 


ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ3 ಹೇಎ. 
ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 
ಬಸರಾಳು32 


— 


18.47 


18.47 


— 


Ningraju 


—— 


4,69 


dl 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Arranging power supply to 7,5 H.P iPofi JB.R. Krishnaiah S/O late Ramaiah 
in SY No 13 of Lingammanahalli Village,2) Dasaiah S/o hucchaiah in SY No 
156 of Doddayagati Viltage.3) Puttaramau S/O Late Dasabhovi in SY No 13 of 
Lingammanahatli Village, 4yfayamma W/O Rangaswamy in SY No 13of 
Lingammanahalli Village, S)H.R.Devaraju §/0 Ramakrishna inSY No 13of 
Lingammanahalli Village, 6)Lakshmana S/O Late Chikkarama Bhovi inSY No 
13 of Lingammanahalli Vitlage, 7jayamma W/O Lakshmaua in SY No 13of 
Lingamimanahalli Village, 8)Sakamma W/O H.Ramakrishna in SY No [3of 
Lingammanatalli Village, 9) Venkatamma WO Venkataramu in SY No l3of 
Lingammanahalli Village, in Nagamangala Taluk and 10}Thimmamma W/O 
Late siddiak in SY No 164 of Thavarekere Village. In Mandya Taluk sets 
Under SCP Scheme, 


6.53 


ON 


— 


Amrutesh 


0.00 


— 


Work under progress 


.00 
Improvements tu Ramachandraiah katte to restore ground water table in SC 400 400 


ಅಂದಾಜು 
ಉಪವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅಸುದಾನ 
4 ° 6 
Arranging power supply to 7.5 HP iP ofl JRaajanna §/o Late Rangaswamy 
in SY No 13 of Lingammanahalli Village,2) Raju $/0 Hanuma Bhovi in SY 
No 13 of Lingammanahalli Village, 3)Venkataramu $/0 Dasabhovi in SY No 
13 of Lingammanahalli Village, 4)Lakshmamma W/O Late Anjancya in SY No 
ನಂ? ವಿಭಾಗಹೇ.ಎ. | ನಂ32 ಹೇಎ. [73 of Lingammanahalli Village, 5)Hanumaiah S/O Puttabhovi in SY No 13 of | 
261 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ | [ingammanahalli Village,6) Krishnakumar $/0 Venkatagiri inSY Nol3of | 9.25 925 sree Mahadevappa 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 - Lingammanahalli Village, 7)Jayamma W/O Late Chikkanna in SY No 13 of 
Lingammanahalli Village, 8)Paapamma W/O Late Hanumaiah in SY No 13of 
Lingammanahalli Viflage, In Nagamangala Taluk and 9}S.D.Ramaiah $0 
Varadaiah in SY No 160 of Shyanuboganahalli Village in Mandya Taluk Sets 
under SCP Scheme. ' 
— [3 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ32 ಹೇಎ. K _ iy T 
2೮೭ ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ಎಭಾn {Improvements to Hasakatte to restore ground water table in SC community land 400 4 B.Nagura 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಿಸರಾಳು32 of Tavarekere village, in Mandya Taluk. 
ನಂ 7 ವಿಧಾಗಹೇ. ಎ | ನಂ ಪೇ TT 
ಸಿ 


5.98 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 


ನಾಗಮಂಗಲ. 
Bi 


ಬಸರಾಳು32 


community land of Doddagarudanahalli village, in Mandya Tahik, 


263 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ಬಿಭಾಗ ಸಾಲಾ ಉಪ-ನಿಭಾಗ 1 rest C 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು22 community land of Shyanuboganahalli village. in Mandya Tatuk. 
§ Wl _ LR jal shankar 
7 J 7 ವಿಭಾಗಹೇ. ಎ. | ನಂ ಹಂ, T- | 
264 ಮಂಡ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉ-dwen | Improvements to Chikka Katte to restore ground water table in SC community 3.00 3.00 
K ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 land of Doddagarudanahalli village, in Mandya Taluk. ” " 
4 2 LR Jai shankar 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ, ನಂ32 ಹೇಎ. 
ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ | Improveinents to Kurchi Katte to restore ground water table in SC community 3.00 3.00 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು22 land of Beby village, in Mandya Tatuk. ” ” 
f LR Jai shankar 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ3 ಹೇಎ. R 
286 ಮಂಡ್ಲ ನಾಲಾ ವಿಧಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ನಿಭಾಗ Improvements to Neeru Mage katte to restore ground water table in SC 
| 9 K ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 community land of Tavarckere village, in Mandya Taluk. 
| _ Govindraju 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ32 ಹೇ.ಎ. 
287 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ "| ಸಲಾ ಉಪ-ನಿಭಾಗ Improvements to Ramachandra katte to restore ground water table in SC 300 . 300 T ramesh 
| ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 Community land of Tavarekere village, in Mandya Taluk. ” § % 
- ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ, Fu ನಂ ಹೇ. ಎ _ 
266 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಸಾಲಾ ಉಪ-ಏಭಾಗ | Mprovements to Katte to restore ground water table in SC community land of 3.00 3.00 TY ramesh 
ನಾಗಮಂಗಲ. ". ಬಸರಾಳು32 Guttaganahalli village, in Mandya Taluk. \ - ” 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ32 ಹೇಎ. | | 
289 ಮಂಡ. ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ | Improvements to Katte to restore ground water table in SC community land of 400 4.00 T ramesh 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 Kenchanahalli vijlage. in Mandya Taluk. ” ಎ 
ನಂ? ಎಿಭಾಗಹೇ.ಎ. |] ನಂ3 ಹೇ ಎ. i 
290 ಮಂಡ. ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements to Daridra Katte to restore ground water table in SC 3.00 3.00 T ramesh 
s ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 community land of M. Hatna Village, in Mandya Taluk. ” ” 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ32 ಹೇಎ. 
291 ಮಂಡ. ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements to Hatnadavara Katte 10 restore ground water table in SC 400 400 T ramesh 
L * ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು3) community land of M. Haina village, in Mandya Tatuk. ” Nu a 
- ನಂ7ವಿಭಾಗಹೇ. ಎ [| ನಂ32 ಹೇಎ. 
292 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements to Neeru Mage Katte to restore ground water table in SC 3.00 3.00 T ramesh 


23.18 


—T 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗ್‌ ನ್‌್‌ ಗಾ [= TE 
ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸಿನಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಈ ಅನುದಾನ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಇದುವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ ರಿಯ 


ಸಂ ಹಾಲ್ಲಣ್ಣಶು ಉಪಪಿಾಗ ಮೊತ್ತ 4 ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
[] Fp - 3 — pt ವ e - ° [ 
? —f —R 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. | 3೫ ಹೇಎ. | ಸ ನ್‌್‌ 


ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ದಣಾಗ |Mprovements to Byalada Katte to restore ground water table in SC community 


pc] ಮಂಡ್ಯ ಗಿಲಾ & ಸಾ ನ 3. 3.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[_ ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸೆರಾಳು32 land of Doddagarudanahalli vittage, in Mandya Taluk. 9 Lamesh K 
ವಿ ನಂ32 ಹೇ N 
294 ಮಂಜ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ improvements to Vaderi Katte to restore ground water table in SC community ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 land of Nayakanatalli village, in Mandya Taluk. 0 
ನಂ? ವಿಭಾಗ'ಹೇ. ಎ. ನಂತಸ ಹೇವಎ. § 
29ರ ಮಂಡ, ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements to Katte, to restore ground water table in Back side of Hosakere ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯ ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 in SC community land of Marasinganahalli village, in Mandya Taluk. 


ನಂ? ವಿಭಾಗಡೇ. ಎ. 


Improvements to Valayara Katte to restore gourd water table in SC 


2೨೮ ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ F > ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
kL ವ * ಬಸರಾಳು32 community land of Bennahatti village. in Mandya Taluk. 490; 4 Tramesh 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ3 ಹೆಒಎ ಸ 4 | 
297 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ನಿಧಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Improvements to Road from Basgralu Distributory to Hunuganahaily SC : 20.00 20.00 Trinh ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 'ಬಸರಾಳು32 K Colony in Mandya taluk y 
—— p 4 
ನಂ7ವಿಭಾಗಹೇ.ಎ. ನಂ32 ಹೆೇಎ. KR | 
298 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ಎಭಾಗ | |Mprovements to Road from M.Hoina SC Colony Road to Hunuganabally SC | 000 20.00 B.R. Chandrashekar 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 Colony in Mandya taluk 
EE is i— 1 —— 
ಸಂ 7ವಿಭಾಗಹೇ. ಎ. | ನಂ3 ಹೇಎ. K ಮ | | 
299 ಮಂಡ, , ನಾಲ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ Construction of CC road and Drain in SC Colony of Doddagarudanahalli 20.00 20.00 B.R. Chandrashekar | 000 "1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು?) Village in Mandya Taluk " y A - N 
7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ನಂ3 ಹೇಎ VE pon 
800 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ-ವಿಭಾಗ improvements to Road of Bennahatti Village from Hullahalli Link Road to 10.00 10.00 K.C. Nagaraj 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Ananda Late Shivanna's Land of Basaralu Hobli in Mandya Taluk 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು32 ; 
Hy IE | I ¢ i 


UL ಘ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ:- 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಅನುಬಂಧ-2 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [| ಅನುದಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಇದುವರೆಗಿನ ವಟ ಇಯ 
ಇ ಕ್ರ ಕ್‌ ಜ್‌ 2 ್‌——— 
2೦19-೭೦ ಸೇ ಸಾಅನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ನಂ 13. ಹೇಮಾವತಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಅಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಕ್ಚೂರು ಹೋಬಳ 
ವಿಭಾಗ,ಕಾನೀನಿನಿ, ¥ ಪ ವಿಭಾಗ | ಮೌರುತಿಮರ(ಸೊಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಣ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ | ೮೦.೦೦ 50 Satisha BG ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಡಿಯೂರು ಸಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಃ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ನಂ 13, ಹೇಮಾವತೂ |ಸ್‌ಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಲಳಯ ಅಂದನೇಸಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 
ವಿಭಾಗ.ಕಾನೀನಿನಿ, ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎನ್‌.ಅ ಕಾಲೋನಿಯಟ್ಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5೦.೦೦ 6೦.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಣ್ಲದೆ 
ಎಡಿಯೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ನಂ 13, ಹೇಮಾವಂೂ |ನೌಗಮೆಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಆಯ ಮೈಲಾರಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ,ಕಾನೀನಿನಿ, ಉಪ ದಿಫಾಗೆ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋಸಿಯಟ್ಣ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಟ್ಣದೆ 
ಎಡಿಯೂರು . ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _| 
sic Construction os bridge. @ch 51.50 near Hullambally 
Malavalli D & [division No.5 WC Sub village under Ramaswamy Anecut canal in Malavalli 35.00 35.00 D.R Shivarudra 21.93 Work Completed 
Bannur division Bannur Taluk 
Malavalli D &1 division No.1, Design Sub- | Improvements to canal in Znd A dy of TBEC in Te] 20.00 20.00 kantharaju 1332 Work Completed 
Bannur division, Bannur Taluk, + 
Matavalli D& division No.1, Design Sub- Improvements to 2nd Dy of TBEC in Malavalli Taluk. | 30.00 30.00 C.S Sathish 20.60 Work Completed 
Bannur division, Bannur 
D&I division No.5 ,V.C.Sub- [Improvements to DPO from 48.00 km to 55.00km Under | 
Malavalli Bannur division Bannur Ramaswamy Anecut Canal in Matavalli Taluk. 40.00 40.00 N Devaraju 16.56 Worl Completed 
ANN |Noz, Investigation A R 
SR Pattana D &1 division Sub-division, Improvements to road & Drain in Kodiyala village in SR 20.00 20.00 00% Work Dropped 
Bannur K Pattana Taluk, 
I: Kodiyala — 
RN No.2, Investigation R pM 
9| sRPattaa | P&Idivision Sub-division, | MProvements to road # Drain in Molekoppalu village in | 2005 | 2000 Malleshgowda 15.01 Work Completed 
Bannur A SR Pattana Taluk. 
L Kodiyala 
CNNL, VC Division R ಮ 
Mandya Mand: No3¥C Improvements to Upparakanahalli tank canal under SBC 50.00 0.00 D Brabmaiah 35.71 Work completed 
Mandya MAD No6 VC Improvements to Mole pickup canal under SBC 20.00 0.00 H Channnakeshava 13.62 Work completed 
Mandya CNNL, VC Division No4VC Improvements to Shivara minor ftom ch 1. 80km to 2. tOkm 20.00 0.00 Venkatesha M 14.89 Work completed 
Mandya under KBR 
CNNL, VC Division Construction of C C Road-and Box Drain in ST colony of K 
Maddur Mandya No 3 VC Maddur Aruvanahali village in Maddur tohik. 25.00 0.00 Shivakumar P 21.30 Work completed 
Maddur CNNL, VC Division No 3 VC Maddur Construction of C C Road:and Box Drain in S.T colony of 30.00 0.00 Ravi B 21.41 Work completed 
Mand; Ankegowdanadodi village in Maddur taluk, 
pe Maddur CNNL, V C Division No # MC Mandya Construction of CC Rond.and Box Drain in S.T colony of 30.00 RaviLB 21.49 Work completed 
Mandya. Yadaganahatli village in Maddur taluk. 
Maddur CNNL, VC Division No 3 VC Maddur Construction of CC Road,and Box Drain in S.T colony of 30.00 0.00 Ravi LB 21.09 Work completed 
Mandya Kesturu village in Maddur taluk. 
CNNL, V C Division Construction of C C Road and Box Drain in ST colony al 
Mandys no6 T. Batlckere village in Maddur taluk. 25.00 0.00 V.Mohan 18.20 Work completed 
CNNL, VC Division no Improvements to Eachgere-Mandya road to Eachgere ST 10.00 000 V Krishnamurthy 7.34 Work completed 
Mandya | colony under KBR 


ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ಉಪದಿಘಾಗ 'ಧಾಮಗರಿಯ ಹೆಸರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೆಸರು. ಇದುವರೆಗಿನ ನೆಪ | ಸುತ ಜಂತ 
Kd ರಾ ವಾರ್‌ 
19 Mandya ICNNL, VC Division NoiVC Construction of C C Road and Box Drain in Holatu village D Brabmaiah } Work completed 
Mandya under TSP 
INL, V C Divisi 5 i H x Drain ii _ 
20 | Mandya 2 pS NoiVC LE ಮ 20.00 0.00 Naveen naik 16.58 Work completed 
E Mandya CNT ಮ No iVC Improvements of Kalen oad joining CBC | 2509 0.00 Umesha lL 20.14 Work completed | 
22 Mandya CNN ಕ NoiVC Improvements ಗ ಕ Wee | 20.00 0.00 Ravi. B 14.77 Work completed 
| ___. Mangya Sth cistriwiory CL _ 
23} Mandya NL EN No IVC Kothathi ST Colony, ದ temple | 4009 0.00 | KR Putaswamy | 3056 Work completed 
CNNL. VC Division Construction of C C Road and Box Drain in 
24 
Mandya Mandya Nol ing Kammanakanahilli ST colony under LBC 2990 Umesh 108 Work completed 
CNNL, VC Division Construction of C C Road and Box Drain in Cheeranahalli 
2೮ Mandya i Man dya Nol mc Mandy to Malavalli rod near Sowmya Nayaka house K B Navcenkumar 17.88 Work completed 
p under LBC. 
| 26 Mandya ಗ ಲ nod Keragodu Improvements to pi ey to Alkere ST colony Ashoka K. 34.22 i Work completed 
4 Maddur CNN pepe No 3 VC Maddur Cb Jk colony of Naveenkumar K B 21.32 Work completed 
28 Maddur CNNL ಮ No 4 VC Maddur ಮ corse A | . Shankar naik 25.18 Work completed 
yo ig py 
CNNL, V C Division Construction of C C Road and Box Drain in S.T colony of R FN 
29 E 
Maddur Mandya No 3 VC Maddur Mallanekuppe villngs in Maddur taluk. X kL M Siddaraju Ri 21.31 Work completed 
CNNL. VC Division p Construction of C C Road and Box Drain from ei 
ತಂ Maddur ಹ ಸ No2VC Manjunathanagar road to Ravataiah's house in 20.00 0.00 H B Puttaswamy 14.75 Work completed 
Mandya 
1 7] Marakadadoddi village under ST Cofony ll 
CNNL, V C Division Construction of C C Road and Box Drain in 
a ; ಸ g 
Mandya Mandya Nol me Kolakaranadoddi ST colony under LBC 20.00 [i ಹ Une 16.11 Work completed 
CNNL, VC Division Construction of C C Road and Box Drain in ST colony 
32 p 
Mandya Mandya | Nol mc under Hanuinantha nagora village | 10,00 0.00 Pradeep RN 10.05 Work completed | 
ಸಂ. No 4 HRBHLC Sub Providing Community Irrigation to ST. People land ( 
38 | ಕೆಅರ್‌ಹೇಟಿ | ಪೆಚಆರ್‌ಬಿದೆಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿ Division Borewell electrical power, motor pump) Shalashi 1300 | 1300 N R Sathish 771  WorkComplete 
ಏಭಾಗ. ಗೊರೂರು beedu (Hosgadde) village, K.R.Pete Taluk, coming under 
ಭ್‌ Doddakadanur _ 
Dy.No.39 of HRBHLC. ಲ 
ಪಂ. No 4 HRBHLC Sub Providing Community Irrigation toS T. People land ( ~] 
34 ಕಿಆರ್‌.ನೇಟೆ ನೆಜ್‌ಆರ್‌ಬಿಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ಿ. Division Borewell, electrical power , motor pump) Gubbahally 7.00 7.00 Work Complete 
ಏಭಾಗ. ಗೊರೂರು poddakadanur Mle Taluk, coming under Dy.No.39 of 
- N: j .96 
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62 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ಪಾಲಾ ಹೇಮಾಪಕಿ ಎಡದಂಡೆ [Land bearing Survey no:159 in Poovanahalli Village in B G Gireesh 2.52 Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, KR.Pet Taluk 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 
Pl —— —— 
ಸಹಾಯಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಸಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ' ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.95 providing Electrification to Borewell of TSP agricultural 
63 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [Land bearing Survey no:31/1 in Chikmandagere Village 2.50 BG Gireesh Completed 
” ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. in K.RPet Taluk 
8 ಕೈಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 
ನ | 2 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಸಂ.3 ಹೇಮಾಪತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 providing Electrification to Borewell of ST's agricultural k - 
64 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ and bearing Survey n0:242/2p5 in 1.70 B G Gireesh 1.70 Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, Varahanatakatlahalli Village in K.R.Pet Taluk y 
[_ ಕೈಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 
i ರಾ 8 
k ಸಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ನಂ.05 [providing Electrification to Borewell of ST's agricuftural |, - 
65 ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ಪಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [4nd bearing Survey no;120/1, 240/1 in Poovanahalli 150 |. 150 B G Gireesh 150 Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ |" ವಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. [Koppatn Village in K.R.Pet Taluk 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ ul 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ |, ಮ್‌ 
ನ ಸಂ.3 ಹೇಮಾಪತಿ ಸಂಜನಿಯರ್ದ್‌ 3005 providing Electrification to Borewell of ST's agricultural ' K 
66 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [and bearing Survey no:159 in Poovanahalli Koppalu 190, 190 |‘ KN Puttegowda 1.90 Completed 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. [Village in K.R.Pet Taluk 
ಕೈಷ್ಣರಾಜನೇಟಿ | 
: pe ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ | 
f ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ನಂ.05 providing Electrification to Borewell of ST's agricultural - 
67 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [Land bearing Survey no:98/Zin Poovanahalli Koppalu 190 190 B G Gireesh 1.90 Completed 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ | ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. [Village in K.R.Pet Taluk 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 2 
ಸೈ 
- | | —T 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
) ಸಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ೩೦05 [providing Electrification to Borewell of ST's agricultural 
68 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ಸಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [Land bearing Survey no:373/93 in Poovanahalli 190 190 KN Puttegowda 1.90 Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ |" ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. [Koppalu Village in K.R.Pet Taluk : 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ - ] ” 
| ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 1 IN I ೂ 
ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 K A 
69 | ' ಕಅರ್‌ಪೇಚಿ ತ ನಾವಾ | ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂದೆ Do Off taking at ch: 3250 lmof } 4099 | 4000 | SShankaranaik | 4000 Completed 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. RI 
' ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ > 
1 2 RN 


“ ವಿಭಾಗ" ಉಪೆದಿಭಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫೆಸರು 


70 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ 
ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 


Improvements to Singanahalli Minor Under MREC 


| 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ 
ವಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟಿ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಖಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡಬೆಂಡೆ 
ನಾಲಾ ಉಪಖಿಭಾಗ, 

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ಬಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


Improvements to Aduguru-Galigikere Left Side and 
Right Side Pickup Canal Under MRBC 


20.00 


20.00 


Improvements to Aramane Huddige Minor Under 
Galigikere Under MRBC 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ 
ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


Improvements to Pura Minor off take at ch: 800 mtr of 
Sangama branch of MRBC 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯಲ್‌. ನಂ.23 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ 
ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 

ಬೂಕಿನಕೆರೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


Providing Electrification to Borewell of ST's agricultural 
Land bearing Survey - no:10/1A P2 in 
Varahanatakallahalli Village in K.R.Pet Taluk 


72 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
‘| ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ 
| ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 
ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ 
ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. 

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ 
ವಿಭಾಗ" ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


Improvements to Akkihebbalu branch from U/S side of 
Syphon to Old Akkihebbalu Canal under MREC 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.05 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 


Improvements to Singanahally L/S branch from 


1.70 


20.00 


1.70 


| 


K.R shivakumar 


Completed 


Harish AV 20.00 _ Completed 


Completed 


sR 


———L 


26 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [Ch:350.00m to tail end reaches and R/S branch under oo 40.00 Re Tender Called, 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, MRBC K 
ಕೃಪ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ | 
ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 005 [Construction of CC road and drain in Chikkamandagere - . 
7? ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ [oppallu and Beeruvally villages coming under MREC { 30.00 30.00 N.R Santhosh Completed 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಸಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, D-41 of HRBHLC) ” 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ 


ಶಂ ಪಾಲ್ಗೂಕು " ವಿಭಾಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಅಂಬಾ ಮೊತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ pe ಷಃ Ka 


Construction of CC Approach road and drain in Pura _ § 
ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. and Akkkihebbalu villages coming under MRBC 1540 15.00 1500 Ré-Tender Called 


¥ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ _ k 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.03 


9 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಜೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಜ provement to atchkat road Kundur road to join 


ಸಂ3 ಹೇಮಾವತಿ 


5.00 5.00 5.00 Completed 


R K Kumar 
ವಿಭಾಗ. ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ |, ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, Manganahosahalli ST colony under D-52 of HLBC \ 
¥ ಕೈಷ್ಟರಾಜಪೇಟಿ 


ಸಹಾಯಕೆ ಕಾರ್ಯಸಾಲಕ 


ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ನಂ.10 [ಡ್ನ ion of Aqudect at ch 50 m, 600m and 930 
ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಸಂಜನಿರಾ econstruction of Aqudect at ch 50 m, 600m a m 
ಏಭಾಗ. ಕ್ಕ ಹೇಪಾಪತಿ ಎಡದಂಡೆ [in Manganahosahalli minor of D-52 of HLBC 29,40 4ರ HDinesha is ಮ 


ಪ್ಲರಾಜಪೇಟಿ 
ಭನ es ಉಪವಿಭಾಗ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ y 


ಸಹಾಯಕ 'ಕಾರ್ಯಖಾಲಕ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ 


ನೆಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.23 A y y 
py ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಜಿ Construction of C.C. Road in Poovanahalli ST colony 45.00 45.00 Pp. 45.00 f Completed 
ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, under D-64 of HLBC | Venkatasubbaiah 
| ಬೂಕಿಸಕೆರೆ 
— A: 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಖಾಲಕ i ' § 
ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ನಂ.23 


ಕಂ] ಕ8ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಪೇಮಾವರಿ ಎಡದಂಡ Construction of .C. Road in Poovanahalli Koppalu ST P. ' 
eR colony under D-64 of HLBC 45 330 Venkatasubbaiah 4೨49 Completed 


ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪೆದಿಭಾಗ. 
. ಬೂಕಿಷಕೆರೆ 


ನಂ.3 ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.23 


po ಕಿ.ಅರ್‌.ಪೇಟೆ - ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ al ರ in Varanathakallali village 10.00 10.00 SN Hemakumar 10.00 Completed 
" ವಿಭಾಗ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, underD-64 of HL £ K 
ಬೂಕಿನೆಕೆರೆ | SO 
, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ |. ' : 
ನಂ.6. ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜನಿಯರ್‌. ನಂ9 p p § p & 
4 ಪಾಂಡವಹುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ Construction of CC road to ST Colony road of Chinakurali 50.00 50.00 KB "5055 Work Complete in all respects 
ವಿಭಾಗ. ಜಾಂಡವಪುರ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ. Village in Pandavapura Taluk. « Balaramegowda 2 
ಚಿನಕುರಳಿ 3 
f ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ k 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌. ನಂ.24 i | 
8ರ | ಹಾಂಡಬೆಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ |mprovements to Road from Vaddarahalli to Kanive In |’ 2909 20.00 Maralingaiah 14.72 [Work Complete in all respects 


" ಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ | ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, (Pandavapura Taluk. } | 
ಪಾಂಡವಪುರ ; 
್ಥ 1 - en 


- 


ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾಗ ” 


ನಾಗಮಂಗಲ 
ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 
೨2 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 


ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 
ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ. 


ನಂ 15 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 
ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ 


Providing new borewell with Sprinkler Irrigation 
facility to atchkat of Sy.No. 58 @ Shikaripura village in 
Nagamangala Taluk with electrificatlon, 


ನಂ 15 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 
ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ. 
ನಾಗಮಂಗಲ 


ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 


ನಂ 15 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. 


[SX ಉಪವಿಭಾಗ 'ಅಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಅನುದಾನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
—B——— ——— 3—— CS RN. 
ಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.24 
86 ಪಾಲಡವಮರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ . ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಜ |[mprovements to S.T. Colony Road Sanaba Extension in 13.00 13.00 K Manjunath Work Complete in all respects 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, |Pandavapura Taluk. - 
ಪಾಂಡವಖುರ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ [Construction of CC road to ST Colony road of Valagere 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ oso, ao.24 |Devarahalli and Chinakurali Village in Pandavapura 
87 | ಪಾಂಡವಪುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಪೇಮಾವಶಿ ಎಡದಂಡ [Taluk coming under D 66 4000 | 4000 Work under progress 
ವಿಭಾಗ. ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಪಾಂಡವಖುರ 
K.B Balarame 
ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಾ [Construction of CC road to ST Colony road of K.Hosur gowda 
ನಂ.6, ಹೇಮಾವತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ನಂ.24 |and Vaddarahalli Village in Pandavapura Taluk coming K 
88 | ಪಾಂಡವಸುರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಜಿ (ಟಗdrD 66 ' 45.00 
ವಿಭಾಗ, ಪಾಂಡವಪುರ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ, 
ಪಾಂಡವಪುರ 
- Sinking of Borewell with Electrification in ST community 
ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. | ನಂ ಟ ವಿಭಾಗ ಹೆಃ. ಎ. [and of 1)jayarama 5/0 Ballasingh of Sy No.58, and 
89 ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ |2)]anapatri 5f0 KrishnajiRao of Sy No58-1 of 6.00 600 D.Rchandrasheka ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ನಾಗಮಂಗಲ Shikaripura Village. In Nagamangala Tatuk.{ Package r 
No.1 indent No.13916} 
ನಂ7 ಏಧಾಗ ಹೇ. ಎ. | ನಂ ಓಟ ವಿಭಾಗ ಜೇ. ಎ. [Providing new borewell with Sprinkler Irrigation facility 
9೦ | ನಾಗಮಂಗೆಲ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಪ ಎಭಾಗ |[tಂ atchkat of Sy.No. 58 @ Shikaripura village in 457 57 |D-Rchandrasheka ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ನಾಗಮಂಗಲ Nagamangala Taluk with electrification § r 


4.57 


D.R.chandrasheka 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Arranging power supply to 7.5 HP LP inST community 
Land of 1}Jayarama s/o Ballasingh of Sy No.S8, and 
2}]anapatri sfo KrishnajiRao of Sy No.58-1 of 

Shikaripura Village. In Nagamangala Taluk.{ Package 
No.1 Indent No.13916) - 


8.50 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


—— 
Arranging power supply to 7.5 HP LP to atchkat of 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 


Gowrish 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


[oc] ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ನಾಲಾ ಉಫ ಎಜಭಾಗ [Sy.No. 58 @ Shikaripura village in Nagamangala Taluk 
ನಾಗಮಂಗಲ. ನಾಗಮಂಗಲ with electrification 
ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ |ನಂ 15 ವಿಭಾಗ ಹೇ, ಎ. [Arranging power supply to 7.5 HP [IP to atchkat of 
84 ಸಾಗಮಂಗಲ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಸಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ |Sy.No. 58 @ Shikaripura village-in Nagamangala Taluk 
ನಾಗಮಂಗಲ, ನಾಗಮಂಗಲ with electrification 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ, ಸಂ 15 ಏಭಾಗ ಹೇ. ಎ. [Improvements to road in ST colony of Shikaripura 
ಎ೮ ನಾಗಮಂಗೆಲ ಸಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಸಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ [village in Nagamangala taluk. 
ನಾಗಮಂಗಲ, ನಾಗಮಂಗಲ 
ನಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ನಂ 15 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. |mprovements to pickup to restore ground water table 
96 


ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ನಾಗಮಂಗಲ 


in ST community land of Shikaripura village in 
Nagamangala taluk. 


BR Ramchandra 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಾಗಮಂಗಲ ಪಾಲಾ ವಿಭಾಗ 
ಪಾಗಮಂಗಲ. 
ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. 


ನಾಲಾ ವಿಧಾಗ 


ನಾಗಮಂಗಲ, 


ನಂ 32 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ, 
ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ 
ಬಸರಾಳು 


Providing new borewell with Sprinkler Irrigation 
facility to atchkat of Sy No 128 of Baby Village in 
Mandya Talul.with electrification 


D. 


4.99 { 


.R.chandrasheka 
r 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚ್ಞೆಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರದಾಯು ಬೊತ್ತೆ ಅನುದಾನ 'ಇದುವರೆಗಿಸ ವೆಕ್ತ Wide 
= ಷ್‌ 4— ks ಸ್‌ ಹ 
FN 
1. ನಂ7ಎ ಎ. [ನಂ32 ವಭಾಗಹೆೇ. ಎ. [Providing new borewell with Sprinkler Irrigation | 
98 ಮಂಡ್ಯ ಫಾ : ನಾ mz arn [facility to atchkat of Sy No 79/p3 of Baby Village in 4.99 499 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು Mandya Taluk.with electrification r 
`ಸಂ 7 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. ಪಂ 32 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. [iraneing power supply to 7.5 H.P LP to atchkat of Sy 
99 ಮಂಡ್ಯ . ನಾಲಾ ವಿದಾಗೆ ನಾ ಉಪ ಪಭಾn {No 128 of Baby Village in Mandya Talul.with 32.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ ನಸರಾಳೆ Jectrificati - 
W | ನಾಗಮಂಗಲ. ,- ಬಸರಾಳು etectritication Jayadurga 0 
« ನಂ7 ಏಭಾಗ ಹೇ. ಎ |ನಂ 32 ವಿಭಾಗ ಜೇ, ಎ. [Arranging power supply.to 7.5 HP LP to atchkat of Sy Electricals 
100 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಪಾಲ ma awn [No 79/p3. of Baby Village in Mandya Taluk.with 3.00 ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K I ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸರಾಳು electrification 
s ನಂ7 ವಿಭಾಗ ಹೆ ಎ. NES 32 ವಿಭಾಗ ಹೇ. ಎ. [rprovemens to Lakshmammana Katte to restore 
101 ಮಂಡ್ಯ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗೆ ನಾಲ ಉಪ ವಿಭಾಗ around water table in ST community land of Baby 5.00: 5.00 T Ramesh 466 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ: 
ನಾಗಮಂಗಲ. ಬಸೆರಾಳು Village in Mandya Taluk | 
- a Improvements to roads and drain in ST Colony of Bogadi 
- | ಸಂ? ವಿಭಾಗ ಹೇ. ,ನಂ ೩6 ವಿಭಾಗ ಹೆೇ. (village in Nagamangala Tq. ’ 
ನಾಗಮಂಗಲ ಎ. ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಎ. ನಾಲಾ ಉಪ 50.06 50.00 Ningaraju ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾಗಮಂಗಲ ವಿಭಾಗ ನಾಗಮಂಗಲ - 
1 


| 


J 


